Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 


Drucksache 12/4328 


11. 02. 93 


Sachgebiet 91 


Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung der Planungsverfahren 
für Verkehrswege 

(Planungsvereinfachungsgesetz — PIVereinfG) 


A. Zielsetzung 

Mit dem am 19. Dezember 1991 in Kraft getretenen Verkehrswege- 
planungsbeschleunigungsgesetz sind die neuen Bundesländer 
sowie das Land Berlin in der Lage, Planungen für Bundesverkehrs- 
wege (Schienenwege, Bundesfemstraßen, Bundeswasserstraßen) 
und Verkehrswege von U- und Straßenbahnen während der 
Geltungsdauer dieses Gesetzes spürbar schneller als bisher zu 
planen und zu verwirklichen. Damit ist ein wichtiger Beitrag für 
den Aufschwung in den neuen Bundesländern und die Anglei- 
chung der Lebens Verhältnisse geleistet. 

Doch auch in den alten Bundesländern dauern Planungsverfahren 
für Verkehrsinvestitionen zu lange. Dies ist gemeinsame Auffas- 
sung der Verkehrsminister des Bundes und der Länder, die 
mehrfach in Beschlüssen der Länderverkehrsminister-Konferenz 
ihren Ausdruck gefunden hat. Auch auf der Konferenz der für 
Verkehr, Umwelt und Raumordnung zuständigen Minister und 
Senatoren von Bund und Ländern am 5. und 6. Februar 1992 wurde 
einvemehmlich festgestellt, daß die Planungszeiten für Verkehrs- 
infrastrukturmaßnahmen zu verkürzen sind. 

Die lange Planungsdauer ist auch Ursache dafür, daß selbst 
Maßnahmen des vordringlichen Bedarfs des letzten Bundesver- 
kehrswegeplanes 1985 noch nicht umgesetzt werden konnten. 
Leistungsfähige Verkehrswege im gesamten Bundesgebiet herzu- 
stellen ist jedoch nach der Vollendung der staatlichen Einheit 
Deutschlands so dringend wie kaum jemals zuvor. Es gilt, vor allem 
den neuen Anforderungen gerecht zu werden, die auf die Bundes- 
republik Deutschland als wichtigstes Transitland in der Mitte 
Europas nach Vollendung des europäischen Binnenmarktes und 
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der Öffnung der osteuropäischen Staaten zukommen. Deshalb 
müssen vor allem Ost-West-Verkehrsverbindungen, die ganz 
Europa zugute kommen, im Osten wie im Westen Deutschlands 
schneller geplant und ausgeführt werden können. 


B. Lösung 

Der Gesetzentwurf greift im wesentlichen Instrumente zur Pla- 
nungsbeschleunigung auf, die bereits im Verkehrswegeplanungs- 
beschleunigungsgesetz für die neuen Bundesländer befristet 
gesetzlichen Niederschlag gefunden haben. Der Gesetzentwurf 
enthält aber auch zusätzliche und weitergehende Regelungen. 

Der Entwurf 

— sieht die Möglichkeit vor, die Linienführung von Verkehrs- 
wegen von europäischer und besonderer nationaler Bedeutung 
durch Bundesgesetz zu bestimmen; dieses Instrument soll 
insbesondere für Vorhaben Anwendung finden, die von der 
Europäischen Gemeinschaft als Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse ausgewiesen sind oder die Gegenstand einer zwi- 
schenstaatlichen Vereinbarung sind, 

— verzichtet dagegen bei Verkehrswegemaßnahmen von nur 
örtlicher Bedeutung auf eine Linienbestimmung durch den 
Bundesminister für Verkehr, 

— befristet das vom Bundesminister für Verkehr durchzuführende 
Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Eisenbahnstrek- 
ken, 

— setzt neue und verkürzt bestehende Fristen für Behörden und 
Kommunen im Raumordnungs- und Planfeststellungsverfah- 
ren, 

— führt eine Plangenehmigung mit Konzentrationswirkung ein, 
die unter bestimmten Voraussetzungen an die Stelle eines 
Planfeststellungsbeschlusses treten kann, 

— führt in alle Bundesverkehrswegegesetze planungssichemde 
Instrumente ein (Bestimmungen über Vorarbeiten, vorzeitige 
Besitzeinweisung, Veränderungssperre), 

— führt die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungs- 
gerichte für alle Klagen gegen Verkehrswege Vorhaben ein, 

— gleicht die Vorschriften der verschiedenen Bundesverkehrs- 
wegegesetze einander an. 

Der Gesetzentwurf enthält verfahrensrechtliche Bestimmungen; 
materiellrechtliche Anforderungen an die Planung, z. B. bei der 
Berücksichtigung von Umweltbelangen, werden nicht geändert. 

Mit der Angleichung der Rechtsvorschriften der verschiedenen 
Bundesverkehrswegegesetze leistet der Gesetzentwurf einen Bei- 
trag zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung des Bundes. 
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Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf Einzelpreise und 
das Preisniveau. Bund, Länder und Gemeinden werden nicht mit 
Kosten belastet. 


C. Alternativen 

Keine 


D. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundeskanzler Bonn, den 11. Februar 1993 

021 (323) — 900 00 — Ve 51/93 (NA 8) 


An die Präsidentin 

des Deutschen Bundestages 


Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege (Planungs- 
vereinfachungsgesetz — PIVereinfG) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Verkehr. 

Der Bundesrat hat in seiner 650. Sitzung am 18. Dezember 1992 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 


Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung der Planungsverfahren 
für Verkehrswege 

(Planungsvereinfachungsgesetz — PIVereinfG) 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes- 
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 

Änderung des Bundesbahngesetzes 


Das Bundesbahngesetz in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 931-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2909), wird wie 
folgt geändert: 

1. Dem § 14 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die nach Satz 1 Buchstabe c erforderliche Geneh- 
migung gilt als erteilt, 

1. wenn der Deutschen Bundesbahn nicht inner- 
halb von zwei Monaten nach Eingang ihres 
Antrags eine Äußerung des Bundesministers für 
Verkehr zugeht, 


2. wenn der Deutschen Bundesbahn nicht inner- 
halb von vier Monaten nach Eingang ihres 
Antrags eine von dem Antrag abweichende 
Entscheidung des Bundesministers für Verkehr 
zugeht. " 

2. § 36 wird durch die folgenden §§36 bis 36 e 
ersetzt: 

*§ 36 

Bau und Änderung von Schienenwegen 

Der Bau und die Änderung von Schienenwegen 
der Deutschen Bundesbahn einschließlich der für 
den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anla- 
gen obliegen der Deutschen Bundesbahn. Die 
Bundesplanung hat Vorrang vor der Orts- oder 
Landesplanung. 


§ 36a 

Vorarbeiten 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberech- 
tigte haben zur Vorbereitung der Planung eines 
Vorhabens oder von Unterhaltungsmaßnahmen 
notwendige Vermessungen, Boden- und Grund- 
wasseruntersuchungen einschließlich der vorüber- 
gehenden Anbringung von Markierungszeichen 
und sonstige Vorarbeiten durch die Deutsche Bun- 
desbahn oder von ihr Beauftragte zu dulden. 
Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume dürfen zu 
diesem Zweck während der jeweiligen Arbeits-, 
Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten nur in Anwesen- 
heit des Eigentümers oder sonstigen Nutzungsbe- 
rechtigten oder eines Beauftragten, Wohnungen 


nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers betre- 
ten werden. 

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist 
dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberech- 
tigten mindestens zwei Wochen vorher unmittelbar 
oder durch ortsübliche Bekanntmachung in den 
Gemeinden, in denen die Vorarbeiten durchzufüh- 
ren sind, bekanntzugeben. 

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach 
Absatz 1 einem Eigentümer oder sonstigen Nut- 
zungsberechtigten unmittelbare Vermögensnach- 
teile, so hat die Deutsche Bundesbahn eine ange- 
messene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt 
eine Einigung über die Geldentschädigung nicht 
zustande, so setzt die nach Landesrecht zuständige 
Behörde auf Antrag der Deutschen Bundesbahn 
oder des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor 
der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. 

§ 36b 

Planfeststellung, Plangenehmigung 

(1) Schienenwege der Deutschen Bundesbahn 
einschließlich der für den Betrieb der Schienen- 
wege notwendigen Anlagen dürfen nur gebaut 
oder geändert werden, wenn der Plan zuvor fest- 
gestellt worden ist. Dabei sind die von dem Vorha- 
ben berührten öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rah- 
men der Abwägung zu berücksichtigen. 

(2) An Stelle eines Planfeststellimgsbeschlusses 
kann eine Plangenehmigung erteilt werden, 
wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden 
oder die Betroffenen sich mit der Inanspruch- 
nahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben 
und 

2. mit den Trägem öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche berührt werden, das Beneh- 
men hergestellt worden ist. 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststellung; auf ihre Erteilung finden die 
Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren 
keine Anwendung. § 75 Abs. 4 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes gilt entsprechend. Vor Erhe- 
bung einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf 
es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. 

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung ent- 
fallen bei Änderungen und Erweiterungen von 
unwesentlicher Bedeutung. Fälle unwesentlicher 
Bedeutung liegen insbesondere vor, wenn 
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1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind 
oder die erforderlichen behördlichen Entschei- 
dungen vorliegen und sie dem Plan nicht entge- 
genstehen und 

2 . Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit 
den vom Plan Betroffenen entsprechende Ver- 
einbarungen getroffen werden. 

(4) Der Vorstand oder eine von ihm ermächtigte 
Dienststelle der Deutschen Bundesbahn ist Anhö- 
rungs- und Planfeststellungsbehörde. Diese stellt 
den Plan nach Absatz 1 fest, erteilt die Plangeneh- 
migung nach Absatz 2 oder trifft die Entscheidung 
nach Absatz 3. Vor einer Plangenehmigung nach 
Absatz 2 oder einer Entscheidung nach Absatz 3 ist 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
nach Maßgabe des Artikel 2 Abs. 3 der Richtlinie 
85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 (ABI. EG 
Nr, L 175 S. 40) zu unterrichten. 

§ 36c 

Veränderungssperre 

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im 
Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeit- 
punkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit 
gegeben wird, den Plan einzusehen (§73 Abs. 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes), dürfen auf den 
vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inan- 
spruchnahme wesentlich wertsteigemde oder die 
geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwe- 
rende Veränderungen nicht vorgenommen werden 
(Veränderungssperre). Veränderungen, die in 
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen wor- 
den sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortfüh- 
rung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
davon nicht berührt. Unzulässige Veränderungen 
bleiben bei der Anordnung von Vorkehrungen und 
Anlagen (§ 74 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes) und im Entschädigungsverfahren unbe- 
rücksichtigt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier 
Jahre, können die Eigentümer für die dadurch 
entstandenen Vermögensnachteile Entschädigung 
verlangen. 

§ 36d 

Planfeststellungsverfahren 

(1) Für das Anhörungsverfahren gilt § 73 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgenden 
Maßgaben: 

1. Die Behörden, deren Aufgabenbereich durch 
das Vorhaben berührt wird, haben ihre Stel- 
lungnahmen innerhalb von drei Monaten abzu- 
geben. Danach eingehende Stellungnahmen 
der Behörden müssen bei der Feststellung des 
Plans nicht berücksichtigt werden? dies gilt 
nicht, wenn später von einer Behörde vorge- 
brachte öffentliche Belange der Planfeststel- 
lungsbehörde auch ohne ihr Vorbringen be- 
kannt sind oder hätten bekannt sein müssen. 

2. Die Gemeinden legen den Plan innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang aus. Sie machen die 
Auslegung vorher ortsüblich bekannt. 


3. Die Erörterung nach § 73 Abs. 6 des Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes hat die Anhörungsbe- 
hörde innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
der Einwendungsfrist abzuschließen. 

4. Bei der Änderung eines Schienenweges oder 
der dazu gehörenden Anlagen kann von einer 
Erörterung im, Sinne von § 73 Abs. 6 des Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes abgesehen werden. 

(2) Einwendungen gegen den Plan, die nach 
Ablauf der Einwendungsfrist erhoben werden, sind 
ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntma- 
chung der Auslegung oder der Einwendungsfrist 
hinzuweisen. 

(3) Der Planfeststellungsbeschluß ist denjenigen, 
über deren Einwendungen entschieden worden ist, 
mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen; die Vor- 
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über 
die Bekanntgabe bleiben im übrigen imberührt. 

(4) Ist die sofortige Vollziehung des Planfeststel- 
lungsbeschlusses oder der Plangenehmigung für 
den Bau oder die Änderung von Schienenwegen 
der Deutschen Bundesbahn einschließlich der dazu 
gehörenden Anlagen angeordnet, so kann der 
Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs- 
gerichtsordnung auf Wiederherstellung der auf- 
schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage nur 
innerhalb eines Monats nach der Anordnung der 
sofortigen Vollziehung gestellt werden. Treten 
später Tatsachen ein, die die Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so 
kann der durch den Planfeststellungsbeschluß oder 
die Plangenehmigung Beschwerte einen hierauf 
gestützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung innerhalb einer Frist 
von einem Monat stellen. Die Frist beginnt in dem 
Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsa- 
chen Kenntnis erlangt. 

(5) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel anzugeben. § 87 b Abs. 3 und 
§ 128 a der Verwaltungsgerichtsordnung gelten 
entsprechend. 

(6) Mängel bei der Abwägung der von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß 
gewesen sind. Erhebliche Mängel führen nur dann 
zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 
oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht durch 
Planergänzung behoben werden können. 

§ 36e 

Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten 
geboten und weigert sich der Eigentümer oder 
Besitzer, den Besitz eines für den Bau oder die 
Änderung eines Schienenweges der Deutschen 
Bundesbahn oder der dazu gehörenden Anlagen 
benötigten Grundstücks durch Vereinbarung unter 
Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu über- 
lassen, so hat die Enteignungsbehörde die Deut- 
sche Bundesbahn auf Antrag nach Feststellung des 
Planes oder Erteilung der Plangenehmigung in den 
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Besitz einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluß 
oder die Plangenehmigung müssen vollziehbar 
sein; weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrags auf Besitzein- 
weisung mit den Beteiligten mündlich zu verhan- 
deln. Hierzu sind die Deutsche Bundesbahn und 
die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen 
der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die 
Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung 
sind die Betroffenen aufzufordem, etwaige Ein- 
wendungen gegen den Antrag vor der mündlichen 
Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzu- 
reichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, 
daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf 
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu 
erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von 
Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen 
bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in 
einer Niederschrift festzustellen oder durch einen 
Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Betei- 
ligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 
Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist 
der Deutschen Bundesbahn und den Betroffenen 
spätestens zwei Wochen nach der mündlichen 
Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung 
wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeich- 
neten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf 
höchstens zwei Wochen nach Zustellung der 
Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung 
an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt werden. 
Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der 
Besitz entzogen und die Deutsche Bundesbahn 
Besitzer. Die Deutsche Bundesbahn darf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung 
bezeichnete Bauvorhaben durchführen und die 
dafür erforderlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Die Deutsche Bundesbahn hat für die durch 
die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Ver- 
mögensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit 
die Nachteile nicht durch die Verzinsung der 
Geldentschädigung für die Entziehung oder 
Beschränkung des Eigentums oder eines anderen 
Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der 
Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde 
in einem Beschluß festzusetzen. 

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plange- 
nehmigung aufgehoben, so ist auch die vorzeitige 
Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige 
Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Die 
Deutsche Bundesbahn hat für alle durch die Besitz- 
einweisung entstandenen besonderen Nachteüe 
Entschädigung zu leisten. " 

3. § 37 wird wie folgt geändert; 

a) Im Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „ § 36 " durch 

die Angabe „§ 36b" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 


Artikel 2 

Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 

Das Bundesfemstraßengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I 
S. 1714), geändert durch Gesetz vom 12. Februar 1990 
(BGBL I S. 205) wird wie folgt geändert: 

1. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

*§ 16 

Planungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt im 
Benehmen mit den Landesplanungsbehörden der 
beteiligten Länder die Planung und Linienführung 
der Bundesfemstraßen. Dies gilt nicht für den 
Neubau von Ortsumgehungen. Eine Ortsumge- 
hung ist der Teil einer Bundesstraße, der der 
Beseitigung einer Ortsdurchfahrt dient. 

(2) Bei der Bestimmung der Linienführung sind 
die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und 
privaten Belange einschließlich der Umweltver- 
träglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berück- 
sichtigen. 

(3) Wenn Ortsplanungen oder Landesplanungen 
die Änderung bestehender oder die Schaffung 
neuer Bundesfemstraßen zur Folge haben können, 
ist die Straßenbaubehörde zu beteiligen. Sie hat die 
Belange der Bundesfemstraßen in dem Verfahren 
zu vertreten. Grundsätzlich hat die Bundesplanung 
den Vorrang vor der Orts- oder Landesplanung. " 

2. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Bundesfemstraßen dürfen nur gebaut 
oder geändert werden, wenn der Plan vorher 
festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die 
von dem Vorhaben berührten öffentlichen und 
privaten Belange einschließlich der Umweltver- 
träglichkeit im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen. " 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge- 
fügt: 

„(la) An Stelle eines Planfeststellungsbe- 
schlusses kann eine Plangenehmigung erteilt 
werden, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden 
oder die Betroffenen sich mit der Inanspruch- 
nahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts schriftlich einverstanden erklärt ha- 
ben und 

2. mit den Trägem öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche berührt werden, das Be- 
nehmen hergestellt worden ist. 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststellung; auf ihre Erteilung finden 
die Vorschriften über das Planfe st stellungs ver- 
fahren keine Anwendung. Vor Erhebung einer 
verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es kei- 
ner Nachprüfung in einem Vorverfahren." 


4. § 49 wird aufgehoben. 
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c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Planfeststellung und Plangenehmigung 
entfallen in Fällen von unwesentlicher Bedeu- 
tung. Fälle unwesentlicher Bedeutung liegen 
insbesondere vor, wenn 

1 . andere öffentliche Belange nicht berührt sind 
oder die erforderlichen behördlichen Ent- 
scheidungen vorliegen und sie dem Plan 
nicht entgegenstehen und 

2. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder 
mit den vom Plan Betroffenen entsprechende 
Vereinbarungen getroffen werden." 

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge- 
fügt: 

„(2 a) Vor einer Plangenehmigung nach 
Absatz 1 a oder einer Entscheidung nach 
Absatz 2 ist die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft nach Maßgabe des Artikel 2 
Abs. 3 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 
27. Juni 1985 (ABI. EG Nr. L 175 S. 40) zu 
unterrichten. " 

e) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3 a, b 
und c eingefügt: 

„ (3 a) Im Planfeststellungsverfahren veranlaßt 
die Anhörungsbehörde innerhalb eines Monats, 
nachdem der Träger des Vorhabens den Plan 
bei ihr eingereicht hat, die Einholung der Stel- 
lungnahmen der Behörden sowie die Auslegung 
des Plans in den Gemeinden, in denen sich das 
Vorhaben voraussichtlich auswirkt. 

(3 b) Die Behörden haben ihre Stellungnah- 
men innerhalb von drei Monaten abzugeben. 
Danach eingehende Stellungnahmen der Be- 
hörden müssen bei der Feststellung des Plans 
nicht berücksichtigt werden; dies gilt nicht, 
wenn später von einer Behörde vorgebrachte 
öffentliche Belange der Planfeststellungsbe- 
hörde auch ohne ihr Vorbringen bekannt sind 
oder hätten bekannt sein müssen. Die Gemein- 
den legen den Plan innerhalb von drei Wochen 
nach Zugang aus. Sie machen die Auslegung 
vorher ortsüblich bekannt. 

(3 c) Die Anhörungsbehörde hat die Erörte- 
rung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
der Einwendungsfrist abzuschließen. Sie gibt 
ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats 
nach Abschluß der Erörterung ab. Bei der Ände- 
rung einer Bundesfemstraße kann von einer 
Erörterung abgesehen werden? die Anhörungs- 
behörde hat ihre Stellungnahme innerhalb von 
sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungs- 
frist abzugeben. " 

f) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die oberste Landesstraßenbaubehörde stellt 
den Plan nach Absatz 1 fest, erteilt die Plange- 
nehmigung nach Absatz 1 a und trifft die Ent- 
scheidung nach Absatz 2." 


g) Nach Absatz 6 werden folgende Absätze 6 a, b 
und c eingefügt: 

„(6 a) Ist die sofortige Vollziehung des Plan- 
feststellungsbeschlusses oder der Plangenehmi- 
gung für den Bau oder die Änderung von 
Bundesfemstraßen angeordnet, so kann der 
Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs- 
gerichtsordnung auf Wiederherstellung der auf- 
schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
nur innerhalb eines Monats nach der Anord- 
nung der sofortigen Vollziehung gestellt wer- 
den. Treten später Tatsachen ein, die die Wie- 
derherstellung der aufschiebenden Wirkung 
rechtfertigen, so kann der durch den Planfest- 
stellungsbeschluß oder die Plangenehmigung 
Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag 
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts- 
ordnung innerhalb einer Frist von einem Monat 
stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in 
dem der Beschwerte von den Tatsachen Kennt- 
nis erlangt. 

(6 b) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel anzugeben. § 87 b 
Abs. 3 und § 128 a der Verwaltungsgerichtsord- 
nung gelten entsprechend. 

(6 c) Mängel bei der Abwägung der von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange sind nur erheblich, wenn sie offensicht- 
lich und auf das Abwägungsergebnis von Ein- 
fluß gewesen sind. Erhebliche Mängel führen 
nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungs- 
beschlusses oder der Plangenehmigung, wenn 
sie nicht durch Planergänzung behoben werden 
können. " 

3. § 18f wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Planfeststellungsbeschluß oder die Plan- 
genehmigung müssen vollziehbar sein; weiterer 
Voraussetzungen bedarf es nicht." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satz 1 wird die Angabe „zwei Monate" 
durch die Angabe „sechs Wochen" er- 
setzt. 

bb) Im Satz 4 wird das Wort „mindestens" 
gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von 
Bedeutung ist, hat ihn die Enteignungsbehörde 
vor der Besitzeinweisung in einer Niederschrift 
festzustellen oder durch einen Sachverständi- 
gen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine 
Abschrift der Niederschrift oder des Ermitt- 
lungsergebnisses zu übersenden. " 

d) Im Absatz 4 werden die Sätze 1 bis 3 wie folgt 
gefaßt: 

„Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist 
dem Antragsteller und den Betroffenen späte- 
stens zwei Wochen nach der mündlichen Ver- 
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handlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung 
wird in dem von der Enteignungsbehörde 
bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeit* 
punkt soll auf höchstens zwei Wochen nach 
Zustellung der Anordnung über die vorzeitige 
Besitzeinweisung an den unmittelbaren Besit- 
zer festgesetzt werden. “ 

e) Im Absatz 6 werden nach dem Wort „Plan" die 
Wörter „oder die Plangenehmigung" einge- 
fügt. 

4. Im § 19a wird die Angabe „(§ 17)" durch die 
Angabe „(§ 17 Abs. 1)" ersetzt und danach die 
Wörter „oder einer Plangenehmigung (§ 17 
Abs. la)" eingefügt. 


Artikel 3 

Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Das Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1990 (BGBl. I 
S. 1818), geändert durch Gesetz vom 12. Februar 1990 
(BGBl. I S. 205), wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 2 wird aufgehoben. 

2. § 13 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ ( 1 ) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt im 
Einvernehmen mit der zuständigen Landesbe- 
hörde die Planung und Linienführung der Bundes- 
wasserstraßen. Bei der Bestimmung der Linienfüh- 
rung sind die von dem Vorhaben berührten öffent- 
lichen und privaten Belange einschließlich der 
Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung 
zu berücksichtigen. " 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und priva- 
ten Belange einschließlich der Umweltver- 
träglichkeit im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen. " 

bb) Satz 3 wird gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 1 a, b 
und c eingefügt: 

„(la) An Stelle eines Planfeststellungsbe- 
schlusses kann eine Plangenehmigung erteilt 
werden, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden 
oder die Betroffenen sich mit der Inanspruch- 
nahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts schriftlich einverstanden erklärt ha- 
ben und 

2. mit den Trägem öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche berührt werden, das Be- 
nehmen hergestellt worden ist. 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststellung; auf ihre Erteüung finden 


die Vorschriften über das Planfeststellungsver- 
fahren keine Anwendung. § 75 Abs. 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entspre- 
chend. Vor Erhebung einer verwaltungsgericht- 
lichen Klage bedarf es keiner Nachprüfung in 
einem Vorverfahren. 

(lb) Planfeststellung und Plangenehmigung 
entfallen, wenn 

1 . andere öffentliche Belange nicht berührt sind 
oder die erforderlichen behördlichen Ent- 
scheidungen vorliegen und sie dem Plan 
nicht entgegenstehen und 

2. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder 
mit den vom Plan Betroffenen entsprechende 
Vereinbarungen getroffen werden. 

(lc) Vor einer Plangenehmigung nach Ab- 
satz 1 a oder einer Entscheidung nach Absatz 1 b 
ist die Kommission der Europäischen Gemein- 
schaft nach Maßgabe des Artikel 2 Abs. 3 der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 
1985 (ABI. EG Nr. L 175 S. 40) zu unterrich- 
ten." 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Über die Erteüung des Einvernehmens ist 
innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung 
des Entscheidungsentwurfs zu entscheiden." 

4. § 17 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 17 

Anhörungsverfahren 

Für das Anhönmgs verfahren gilt § 73 des Ver- 
waltungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maß- 
gaben: 

1. Die Behörden, deren Aufgabenbereich durch 
das Vorhaben berührt wird, haben ihre Stel- 
lungnahmen innerhalb von drei Monaten abzu- 
geben. Danach eingehende Stellungnahmen 
der Behörden müssen bei der Feststellung des 
Plans nicht berücksichtigt werden; dies güt 
nicht, wenn später von einer Behörde vorge- 
brachte öffentliche Belange der Planfeststel- 
lungsbehörde auch ohne ihr Vorbringen be- 
kannt sind oder hätten bekannt sein müssen. 

2. Die Gemeinden legen den Plan innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang aus. Sie machen die 
Auslegung vorher ortsüblich bekannt. 

3. Die Erörterung nach § 73 Abs. 6 des Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes hat die Anhörungsbe- 
hörde innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
der Einwendungsfrist abzuschließen. 

4. Bei dem Ausbau einer Bundeswasserstraße 
kann von einer Erörterung im Sinne von § 73 
Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ab- 
gesehen werden. 

5. Nach Ablauf der Einwendungsfrist erhobene 
Einwendungen sind ausgeschlossen; Ansprü- 
che wegen nicht voraussehbarer nachteiliger 
Wirkungen des Vorhabens können nach Ablauf 
der Einwendungsfrist nach § 75 Abs. 2 Satz 2 
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bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gel- 
tend gemacht werden. Hierauf ist in der 
Bekanntmachung nach § 73 Abs. 5 Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes hinzuweisen. " 

5. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgende Absätze 2 bis 4 werden angefügt: 

„(2) Ist die sofortige Vollziehung des Planfest- 
stellungsbeschlusses oder der Plangenehmi- 
gung für den Neubau oder den Ausbau von 
Bundeswasserstraßen angeordnet, so kann der 
Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs- 
gerichtsordnung auf Wiederherstellung der auf- 
schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
nur innerhalb eines Monats nach der Anord- 
nung der sofortigen Vollziehung gestellt wer- 
den. Treten später Tatsachen ein, die die Wie- 
derherstellung der aufschiebenden Wirkung 
rechtfertigen, so kann der durch den Planfest- 
stellungsbeschluß oder die Plangenehmigung 
Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag 
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts- 
ordnung innerhalb einer Frist von einem Monat 
stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in 
dem der Beschwerte von den Tatsachen Kennt- 
nis erlangt. 

(3) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel anzugeben. § 87 b 
Abs. 3 und § 128 a der Verwaltungsgerichtsord- 
nung gelten entsprechend. 

(4) Mängel bei der Abwägung der von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange sind nur erheblich, wenn sie offensicht- 
lich und auf das Abwägungsergebnis von Ein- 
fluß gewesen sind. Erhebliche Mängel führen 
nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungs- 
beschlusses oder der Plangenehmigung, wenn 
sie nicht durch Planergänzung behoben werden 
können. " 

6. Nach § 19 wird folgender § 20 eingefügt: 

„§ 20 

Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten 
geboten und weigert sich der Eigentümer oder 
Besitzer, den Besitz eines für den Neubau oder den 
Ausbau einer Bundeswasserstraße benötigten 
Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt 
aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so 
hat die Enteignungsbehörde den Träger des Vor- 
habens auf Antrag nach Feststellung des Planes 
oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz 
einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluß oder 
die Plangenehmigung müssen vollziehbar sein; 
weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrags auf Besitzein- 
weisung mit den Beteiligten mündlich zu verhan- 
deln. Hierzu sind der Träger des Vorhabens und die 
Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der 


Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die 
Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung 
sind die Betroffenen aufzufordem, etwaige Ein- 
wendungen gegen den Antrag vor der mündlichen 
Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzu- 
reichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, 
daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf 
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu 
erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von 
Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen 
bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in 
einer Niederschrift festzustellen oder durch einen 
Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Betei- 
ligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 
Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist 
dem Träger des Vorhabens und den Betroffenen 
spätestens zwei Wochen nach der mündlichen 
Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung 
wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeich- 
neten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf 
höchstens zwei Wochen nach Zustellung der 
Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung 
an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt werden. 
Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der 
Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens 
Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung 
bezeichnete Bauvorhaben durchführen und die 
dafür erforderlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Träger des Vorhabens hat für die durch 
die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Ver- 
mögensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit 
die Nachteile nicht durch die Verzinsung der 
Geldentschädigung für die Entziehung oder 
Beschränkung des Eigentums oder eines anderen 
Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der 
Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde 
in einem Beschluß festzusetzen. 

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plange- 
nehmigung aufgehoben, so ist auch die vorzeitige 
Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige 
Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der 
Träger des Vorhabens hat für alle durch die Besitz- 
einweisung entstandenen besonderen Nachteile 
Entschädigung zu leisten. ,J 

Artikel 4 

Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Januar 1981 (BGBl. I S. 61), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 1992 
(BGBl. I S. 1370), wird wie folgt geändert: 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange einschließlich der Umweltverträglich- 
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keit im Rahmen der Abwägung zu berücksich- 
tigen. " 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt: 

„(2) An Stelle eines Planfeststellungsbe- 
schlusses kann eine Plangenehmigung erteilt 
werden, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden 
oder die Betroffenen sich mit der Inanspruch- 
nahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts schriftlich einverstanden erklärt ha- 
ben und 

2. mit den Trägem öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche berührt werden, das Be- 
nehmen hergestellt worden ist. 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststellung nach § 9 Abs. 1; auf ihre 
Erteilung finden die Vorschriften über das Plan- 
feststellungsverfahren keine Anwendung. Die 
Plangenehmigung tritt außer Kraft, wenn nicht 
innerhalb von fünf Jahren nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit mit der Durchführung des 
Plans begonnen wird. Vor Erhebung einer ver- 
waltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner 
Nachprüfung in einem Vorverfahren. " 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie 
folgt neu gefaßt: 

„ (3) Bei Änderungen oder Erweiterungen von 
imwesentlicher Bedeutung kann auch eine 
Plangenehmigung unterbleiben. Fälle von un- 
wesentlicher Bedeutung liegen insbesondere 
vor, wenn unmittelbar durch die geänderte oder 
erweiterte Anlage Rechte anderer nicht beein- 
flußt werden oder mit den Beteiligten entspre- 
chende Vereinbarungen getroffen werden." 

d) Nach dem neuen Absatz 3 werden folgende 
Absätze 4 bis 7 angefügt: 

„(4) Vor einer Plangenehmigung nach Ab- 
satz 2 oder einer Entscheidung nach Absatz 3 ist 
die Kommission der Europäischen Gemein- 
schaft nach Maßgabe des Artikel 2 Abs. 3 der 
Richtlinie 85/377/EWG des Rates vom 27. Juni 
1985 (ABI. EG Nr. L 175 S. 40) zu unterrich- 
ten. 

(5) Betriebliche Regelungen und die baupla- 
nungsrechtliche Zulässigkeit von Hochbauten 
auf dem Flugplatz gelände können Gegenstand 
der Planfeststellung sein. Änderungen solcher- 
art getroffener betrieblicher Regelungen bedür- 
fen nur einer Regelung entsprechend § 6 Abs. 4 
Satz 2. 

(6) Für die zivile Nutzung eines aus der 
militärischen Träger schaft entlassenen ehema- 
ligen Militärflugplatzes ist eine Änderungsge- 
nehmigung nach § 6 Abs. 4 Satz 2 durch die 
zuständige Zivilluftfahrtbehörde erforderlich, in 
der der Träger der zivilen Nutzung anzugeben 
ist. Im übrigen hat die Genehmigungsurkunde 
die in der Luftverkehrs- Zulassungs- Ordnung 
vorgeschriebenen Angaben zu enthalten. Eine 


Planfeststellung oder Plangenehmigung findet 
nicht statt. Ein militärischer Bauschutzbereich 
bleibt bestehen, bis die Genehmigungsbehörde 
etwas anderes bestimmt. Spätestens mit der 
Bekanntgabe der Änderungsgenehmigung 
nach § 6 Abs. 4 Satz 2 gehen alle Rechte und 
Pflichten von dem militärischen auf den zivilen 
Träger über. 

(7) Die Genehmigung nach § 6 ist nicht 
Voraussetzung für ein Planf es tstellungs verfah- 
ren oder ein Plangenehmigungsverf ahren. " 

2. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt: 

,,§ 8a 

(1) Sobald der Plan ausgelegt oder andere Gele- 
genheit gegeben ist, den Plan einzusehen, dürfen 
auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer 
Inanspruchnahme wesentlich wertsteigemde oder 
die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwe- 
rende Veränderungen nicht vorgenommen werden 
(Veränderungssperre). Veränderungen, die in 
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen wor- 
den sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortfüh- 
rung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
davon nicht berührt. Unzulässige Veränderungen 
bleiben bei der Anordnung von Vorkehrungen und 
Anlagen und im Entschädigungsverfahren unbe- 
rücksichtigt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier 
Jahre, können die Eigentümer für die dadurch 
entstandenen Vermögensnachteile Entschädigung 
verlangen. " 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Sie stellt den Plan fest, erteilt die Plangeneh- 
migung nach § 8 Abs. 2 und trifft die Entschei- 
dung nach § 8 Abs. 3." 

b) Die Absätze 2 bis 5 werden durch folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

„ (2) Für das Anhörungsverfahren gilt § 73 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgenden 
Maßgaben: 

1. Die Pläne sind der von der Landesregierung 
bestimmten Behörde (Anhörungsbehörde) 
zur Stellungnahme vorzulegen. Diese hat alle 
beteiligten Behörden des Bundes, der Län- 
der, der Gemeinden und die übrigen Betei- 
ligten zu hören und ihre Stellungnahme der 
Planfeststellungsbehörde zuzuleiten. 

2. Die Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden sowie die Auslegung des Plans in 
den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirkt, veranlaßt die Anhö- 
rungsbehörde innerhalb eines Monats, nach- 
dem der Unternehmer den Plan bei ihr ein- 
gereicht hat. 

3. Die Behörden haben ihre Stellungnahmen 
innerhalb von drei Monaten abzugeben. 
Danach eingehende Stellungnahmen der 
Behörden müssen bei der Feststellung des 
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Plans nicht berücksichtigt werden; dies gilt 
nicht, wenn später von einer Behörde vorge- 
brachte öffentliche Belange der Planfeststel- 
lungsbehörde auch ohne ihr Vorbringen 
bekannt sind oder hätten bekannt sein müs- 
sen. Die Gemeinden legen den Plan inner- 
halb von drei Wochen nach Zugang aus. Sie 
machen die Auslegung vorher ortsüblich 
bekannt. 

4. Die Erörterung nach § 73 Abs. 6 des Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes hat die Anhörungs- 
behörde innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen. 
Sie gibt ihre Stellungnahme nach § 73 Abs. 9 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes inner- 
halb eines Monats nach Abschluß der Erörte- 
rung ab. 

5. Bei der Änderung eines Flughafens oder 
eines Landeplatzes mit beschränktem Bau- 
schutzbereich nach § 17 kann von einer 
Erörterung im Sinne von § 73 Abs. 6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes abgesehen 
werden. Die Stellungnahme der Anhörungs- 
behörde nach § 73 Abs. 9 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes ist innerhalb von sechs 
Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist 
abzugeben. 

Die Maßgaben gelten entsprechend, wenn das 
Verfahren landesrechtlich durch ein Verwal- 
tungsverfahrensgesetz geregelt ist." 

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 3. 

d) Der bisherige Absatz 7 wird durch folgende 
Absätze 4 bis 8 ersetzt: 

„ (4) Einwendungen gegen den Plan, die nach 
Ablauf der Einwendungsfrist erhoben werden, 
sind ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekannt- 
machung der Auslegung oder der Einwen- 
dungsfrist hinzuweisen. 

(5) Der PlanfeststeUungsbeschluß ist denjeni- 
gen, über deren Einwendungen entschieden 
worden ist, mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzu- 
stellen; die Vorschriften des Verwaltungsver- 
fahrensgesetzes über die Bekanntgabe bleiben 
im übrigen unberührt. 

(6) Ist die sofortige Vollziehung des Planfest- 
stellungsbeschlusses oder der Plangenehmi- 
gung für den Bau oder die Änderung von 
Verkehrsflughäfen angeordnet, so kann der 
Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs- 
gerichtsordnung auf Wiederherstellung der auf- 
schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
nur innerhalb eines Monats nach der Anord- 
nung der sofortigen Vollziehung gestellt wer- 
den. Treten später Tatsachen ein, die die Wie- 
derherstellung der aufschiebenden Wirkung 
rechtfertigen, so kann der durch den Planfest- 
stellungsbeschluß oder die Plangenehmigung 
Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag 
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts- 
ordnung innerhalb einer Frist von einem Monat 
stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in 


dem der Beschwerte von den Tatsachen Kennt- 
nis erlangt. 

(7) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel anzugeben. § 87 b 
Abs. 3 und § 128 a der Verwaltungsgerichtsord- 
nung gelten entsprechend. 

(8) Mängel bei der Abwägung der von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange sind nur erheblich, wenn sie offensicht- 
lich und auf das Abwägungsergebnis von Ein- 
fluß gewesen sind. Erhebliche Mängel führen 
nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungs- 
beschlusses oder der Plangenehmigung, wenn 
sie nicht durch Planergänzung behoben werden 
können. " 

4. Vor § 28 wird folgender § 27 e eingefügt: 

„§27e 

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten 
geboten und weigert sich der Eigentümer oder 
Besitzer, den Besitz eines für den Bau oder die 
Änderung eines Flughafens oder eines Landeplat- 
zes mit beschränktem Bauschutzbereich nach § 17 
benötigten Grundstücks durch Vereinbarung unter 
Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu über- 
lassen, so hat die Enteignungsbehörde den Unter- 
nehmer auf Antrag nach Feststellung des Planes 
oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz 
einzuweisen. Der PlanfeststeUungsbeschluß oder 
die Plangenehmigung müssen vollziehbar sein; 
weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrags auf Besitzein- 
weisung mit den Beteiligten mündlich zu verhan- 
deln. Hierzu sind der Unternehmer und die Betrof- 
fenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der 
Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die 
Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung 
sind die Betroffenen aufzufordem, etwaige Ein- 
wendungen gegen den Antrag vor der mündlichen 
Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzu- 
reichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, 
daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf 
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu 
erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von 
Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen 
bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in 
einer Niederschrift festzustellen oder durch einen 
Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Betei- 
ligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 
Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist 
dem Unternehmer und den Betroffenen spätestens 
zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung 
zuzustellen. Die Besitzeinweisung wird in dem von 
der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt 
wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens zwei 
Wochen nach Zustellung der Anordnung über die 
vorzeitige Besitzeinweisung an den unmittelbaren 
Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzein- 
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Weisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und 
der Unternehmer Besitzer. Der Unternehmer darf 
auf dem Grundstück das im Antrag auf Besitzein- 
weisung bezeichnete Bauvorhaben durchführen 
und die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Unternehmer hat für die durch die vorzei- 
tige Besitzeinweisung entstehenden Vermögens- 
nachteile Entschädigung zu leisten, soweit die 
Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldent- 
schädigung für die Entziehung oder Beschränkung 
des Eigentums oder eines anderen Rechts ausge- 
glichen werden. Art und Höhe der Entschädigung 
sind von der Enteignungsbehörde in einem 
Beschluß festzusetzen. 

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plange- 
nehmigung aufgehoben, so ist auch die vorzeitige 
Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige 
Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der 
Unternehmer hat für alle durch die Besitzeinwei- 
sung entstandenen besonderen Nachteile Entschä- 
digung zu leisten. " 

5. § 28 Abs. 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

„(2) Hat ein Planfeststellungs-, Plangenehmi- 
gungs- oder Genehmigungsverfahren stattgefun- 
den, so ist der festgestellte Plan, die Plangenehmi- 
gung oder die Genehmigung dem Enteignungsver- 
fahren zugrunde zu legen und für die Enteignungs- 
behörde bindend. " 

6. In § 32 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Gesetzes" die Wörter „und von Verordnungen 
des Rates oder der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft" eingefügt. 


Artikel 5 

Änderung des Personenbeförderungsgesetzes 

Das Personenbeförderungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I 
S. 1690) wird wie folgt geändert: 

1. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange einschließlich der Umweltverträglich- 
keit im Rahmen der Abwägung zu berücksich- 
tigen. " 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge- 
fügt: 

„(la) An Stelle eines Planfeststellungsbe- 
schlusses kann eine Plangenehmigung erteilt 
werden, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden 
oder die Betroffenen sich mit der Inanspruch- 
nahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts schriftlich einverstanden erklärt ha- 
ben und 


2. mit den Trägem öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche berührt werden, das Be- 
nehmen hergestellt worden ist. 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststellung; auf ihre Erteilung finden 
die Vorschriften über das Planfeststellungsver- 
fahren keine Anwendung. Die Plangenehmi- 
gung tritt außer Kraft, wenn nicht innerhalb von 
fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit 
mit der Durchführung des Plans begonnen 
wird." 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Planfeststellung und Plangenehmigung 
entfallen bei Änderungen und Erweiterungen 
von imwesentlicher Bedeutung. Fälle unwe- 
sentlicher Bedeutung liegen insbesondere vor, 
wenn 

1 . andere öffentliche Belange nicht berührt sind 
oder die erforderlichen behördlichen Ent- 
scheidungen vorliegen und sie dem Plan 
nicht entgegenstehen und 

2. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder 
mit den vom Plan Betroffenen entsprechende 
Vereinbarungen getroffen werden. " 

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge- 
fügt: 

„(2 a) Vor einer Plangenehmigung nach 
Absatz 1 a oder einer Entscheidung nach 
Absatz 2 ist die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft nach Maßgabe des Artikel 2 
Abs. 3 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 
27. Juni 1985 (ABI. EG Nr. L 175 S. 40) zu 
unterrichten. " 

e) Im Absatz 3 Satz 1 werden nach der Angabe 
„Absatz 1" die Wörter „und die Plangenehmi- 
gung nach Absatz 1 a" eingefügt. 

f) Im Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Planfeststellung" die Wörter „oder einer Plan- 
genehmigung" eingefügt. 

2. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

„§ 28a 

Veränderungssperre 

(1) Sobald der Plan ausgelegt oder andere Gele- 
genheit gegeben ist, den Plan einzusehen, dürfen 
auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer 
Inanspruchnahme wesentlich wertsteigemde oder 
die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwe- 
rende Veränderungen nicht vorgenommen werden 
(Veränderungssperre). Veränderungen, die in 
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen wor- 
den sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortfüh- 
rung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
davon nicht berührt. Unzulässige Veränderungen 
bleiben bei der Anordnung von Vorkehrungen und 
Anlagen und im Entschädigungsverfahren unbe- 
rücksichtigt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier 
Jahre, können die Eigentümer für die dadurch 
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entstandenen Vermögensnachteile Entschädigung 
verlangen. " 

3. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Diese stellt den Plan nach § 28 Abs. 1 fest, 
erteilt die Plangenehmigung nach § 28 Abs. 1 a 
oder trifft die Entscheidung nach § 28 Abs. 2." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge- 
fügt: 

„(la) Für das Anhörungsverfahren gilt § 73 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgen- 
den Maßgaben: 

1. Die Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden sowie die Auslegung des Plans in 
den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirkt, veranlaßt die Anhö- 
rungsbehörde innerhalb eines Monats, nach- 
dem der Träger des Vorhabens den Plan bei 
ihr eingereicht hat. 

2. Die Behörden haben ihre Stellungnahmen 
innerhalb von drei Monaten abzugeben. 
Danach eingehende Stellungnahmen der 
Behörden müssen bei der Feststellung des 
Plans nicht berücksichtigt werden; dies gilt 
nicht, wenn später von einer Behörde vorge- 
brachte öffentliche Belange der Planfeststel- 
lungsbehörde auch ohne ihr Vorbringen 
bekannt sind oder hätten bekannt sein müs- 
sen. 

3. Die Gemeinden legen den Plan innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang aus. Sie 
machen die Auslegung vorher ortsüblich 
bekannt. 

4. Die Erörterung nach § 73 Abs. 6 des Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes hat die Anhörungs- 
behörde innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen. 
Sie gibt ihre Stellungnahme nach § 73 Abs. 9 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes inner- 
halb eines Monats nach Abschluß der Erörte- 
rung ab. 

5. Bei der Änderung einer Betriebsanlage für 
Straßenbahnen kann von einer Erörterung im 
Sinne von § 73 Abs. 6 des Verwaltungsver- 
fahrensgesetzes abgesehen werden. Die 
Stellungnahme der Anhörungsbehörde nach 
§ 73 Abs. 9 des Verwaltungs Verfahrensgeset- 
zes ist innerhalb von sechs Wochen nach 
Ablauf der Einwendungsfrist abzugeben. 

Die Maßgaben gelten entsprechend, wenn das 
Verfahren landesrechtlich durch ein Verwal- 
tungsverfahrensgesetz geregelt ist. " 

c) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 8 
angefügt: 

„ (4) Einwendungen gegen den Plan, die nach 
Ablauf der Einwendungsfrist erhoben werden, 
sind ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekannt- 


machung der Auslegung oder der Einwen- 
dungsfrist hinzuweisen. 

(5) Der Planfeststellungsbeschluß ist denjeni- 
gen, über deren Einwendungen entschieden 
worden ist, mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzu- 
stellen; die Vorschriften des Verwaltungsver- 
fahrensgesetzes über die Bekanntgabe bleiben 
im übrigen imberührt. 

(6) Vor Erhebung einer verwaltungsgericht- 
lichen Klage gegen einen Planfeststellungs- 
beschluß oder gegen eine Plangenehmigung für 
den Bau oder die Änderung von Betriebsanla- 
gen für Straßenbahnen bedarf es keiner Nach- 
prüfung in einem Vorverfahren. Ist die sofortige 
Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses 
oder der Plangenehmigung angeordnet, so 
kann der Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung auf Wiederher- 
stellung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage nur innerhalb eines Monats 
nach der Anordnung der sofortigen Vollziehung 
gestellt werden. Treten später Tatsachen ein, 
die die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung rechtfertigen, so kann der durch den 
Planfeststellungsbeschluß oder die Plangeneh- 
migung Beschwerte einen hierauf gestützten 
Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs- 
gerichtsordnung innerhalb einer Frist von 
einem Monat stellen. Die Frist beginnt in dem 
Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den 
Tatsachen Kenntnis erlangt. 

(7) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel anzugeben. § 87 b 
Abs. 3 und § 128a der Verwaltungsgerichtsord- 
nung gelten entsprechend. 

(8) Mängel bei der Abwägung der von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange sind nur erheblich, wenn sie offensicht- 
lich und auf das Abwägungsergebnis von Ein- 
fluß gewesen sind. Erhebliche Mängel führen 
nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungs- 
beschlusses oder der Plangenehmigung, wenn 
sie nicht durch Planergänzung behoben werden 
können." 

4. Nach § 29 wird folgender § 29 a eingefügt: 

„§ 29a 

Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten 
geboten und weigert sich der Eigentümer oder 
Besitzer, den Besitz eines für den Bau oder die 
Änderung einer Betriebsanlage für Straßenbahnen 
benötigten Grundstücks durch Vereinbarung unter 
Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu über- 
lassen, so hat die Enteignungsbehörde den Unter- 
nehmer auf Antrag nach Feststellung des Planes 
oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz 
einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluß oder 
die Plangenehmigung müssen vollziehbar sein; 
weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 
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(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrags auf Besitzein- 
weisung mit den Beteiligten mündlich zu verhan- 
deln. Hierzu sind der Unternehmer und die Betrof- 
fenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der 
Antrag auf Besitz einweisung mitzuteilen. Die 
Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung 
sind die Betroffenen aufzufordern, etwaige Ein- 
wendungen gegen den Antrag vor der mündlichen 
Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzu- 
reichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, 
daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf 
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu 
erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von 
Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen 
bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in 
einer Niederschrift festzustellen oder durch einen 
Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Betei- 
ligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 
Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist 
dem Unternehmer und den Betroffenen spätestens 
zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung 
zuzustellen. Die Besitz einweisung wird in dem von 
der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt 
wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens zwei 
Wochen nach Zustellung der Anordnung über die 
vorzeitige Besitzeinweisung an den unmittelbaren 
Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzein- 
weisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und 
der Unternehmer Besitzer. Der Unternehmer darf 
auf dem Grundstück das im Antrag auf Besitzein- 
weisung bezeichnete Bauvorhaben durchführen 
und die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Unternehmer hat für die durch die vorzei- 
tige Besitzeinweisung entstehenden Vermögens- 
nachteile Entschädigung zu leisten, soweit die 
Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldent- 
schädigung für die Entziehung oder Beschränkung 
des Eigentums oder eines anderen Rechts ausge- 
glichen werden. Art und Höhe der Entschädigung 
sind von der Enteignungsbehörde in einem 
Beschluß festzusetzen. 

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plange- 
nehmigung aufgehoben, so ist auch die vorzeitige 
Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige 
Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der 
Unternehmer hat für alle durch die Besitzeinwei- 
sung entstandenen besonderen Nachteüe Entschä- 
digung zu leisten." 

5. Im § 30 Satz 2 werden nach dem Wort „Plan" die 
Wörter „oder die Plangenehmigung" eingefügt. 

6. Im § 31 Abs. 6 werden nach dem Wort „Planfest- 
stellungsbeschluß" die Wörter „oder der Plange- 
nehmigung" eingefügt. 

7. Dem § 55 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 28 Abs. 6 Satz 1 bleibt unberührt." 


Artikel 6 

Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 

§ 9 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der Fas- 
sung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 
(BGBL I S. 337) wird aufgehoben. 


Artikel 7 

Änderung des Raumordnungsgesetzes 

§ 6 a des Raumordnungsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1726, 

1883) wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei Verkehrs wegevorhaben des Bundes oder 
bundesunmittelbarer Planungsträger ist im Beneh- 
men mit der zuständigen Stelle über die Einleitung 
eines Raumordnungsverfahrens innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Einreichung der erfor- 
derlichen Unterlagen zu entscheiden sowie das 
Raumordnungsverfahren innerhalb einer weiteren 
Frist von sechs Monaten durchzuführen und das 
Ergebnis mitzuteilen. " 

2. Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7 a einge- 
fügt; 

„ (7 a) Ist bei Verkehrswegevorhaben des Bundes 
oder bundesunmittelbarer Planungsträger das 
Raumordnungsverfahren nicht innerhalb der in 
Absatz 4 genannten Frist abgeschlossen und das 
Ergebnis rmtgeteilt, so kann davon ausgegangen 
werden, daß die Planung Erfordernisse der Raum- 
ordnung und Landesplanung nicht berührt. " 

3. Im Absatz 8 Satz 2 und Absatz 9 wird jeweils nach 
der Angabe „7" die Angabe „a" eingefügt. 


Artikel 8 

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

§ 48 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686) wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. das Anlegen, die Erweiterung oder Änderung 
und den Betrieb von Verkehrsflughäfen und 
von Verkehrslandeplätzen mit beschränktem 
Bauschutzbereich, " . 

2. In Nummer 7 werden jeweils nach dem Wort „Bau" 
die Wörter „oder die Änderung" eingefügt. 

3. In Nummer 9 werden die Wörter „Bau neuer 
Binnenwasserstraßen" durch die Wörter „Neubau 
oder den Ausbau von Binnenwasserstraßen" 
ersetzt. 
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Artikel 9 

Änderung des Verkehrswegeplanungs- 
beschleunigungsgesetzes 

Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setzvom 16. Dezember 1991 (BGBl. IS. 2174) wird wie 
folgt geändert: 

1. Die § 3 Abs. 3, 4, 5 und 7, §§ 4 und 5 Abs. 3, §§ 6 
und 7 sowie § 10 Abs. 2 werden aufgehoben. 

2. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Für die Enteignung gelten die §§ 86, 87, 90 bis 
92 des Baugesetzbuchs entsprechend." 

b) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2. 


Artikel 10 

Änderung des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

In Nummer 9 der Anlage zu § 3 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 
1990 (BGBl. I S. 205) wird die Angabe „ § 36" durch die 
Angabe „§ 36 b" ersetzt. 


Artikel 11 

Übergangsregelung 

Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Pla- 
nungsverfahren werden nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes weiterg^führt. 

Artikel 12 

Neubekanntmachung 

Der Bundesminister für Verkehr kann den Wortlaut 
des Bundesbahngesetzes, des Bundesfemstraßenge- 
setzes, des Bundeswasserstraßengesetzes, des Luft- 
verkehrsgesetzes und des Personenbeförderungsge- 
setzes in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes gel- 
tenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt ma- 
chen. 

Artikel 13 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung 


I. Allgemeiner Teil 

1 . Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setz vom 16. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2174) hat 
die neuen Bundesländer sowie das Land Berlin in 
die Lage versetzt, Planungen für Bundesverkehrs- 
wege (Schienenwege, Bundesfemstraßen, Bundes- 
wasserstraßen) und Verkehrswege von U- und 
Straßenbahnen spürbar schneller als bisher zu 
planen und zu verwirklichen. Damit ist ein wichti- 
ger Beitrag für den Aufschwung in den neuen 
Bundesländern und die Angleichung der Lebens- 
verhältnisse geleistet. 

Doch auch in den alten Bundesländern dauern 
Planungsverfahren für Verkehrswege Vorhaben zu 
lange. Dies ist gemeinsame Auffassung der Ver- 
kehrsminister des Bundes und der Länder, die 
mehrfach in Beschlüssen der Verkehrsminister- 
konferenz ihren Ausdruck gefunden hat. Auch auf 
der Konferenz der für Verkehr, Umwelt und Raum- 
ordnung zuständigen Minister und Senatoren von 
Bund und Ländern am 5. und 6. Februar 1992 
wurde einvemehmlich festgestellt, daß die Pla- 
nungszeiten für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
zu verkürzen sind. 

Die lange Planungsdauer ist neben anderen Fakto- 
ren Ursache dafür, daß selbst Maßnahmen des 
vordringlichen Bedarfs des letzten Bundesver- 
kehrswegeplanes 1985 noch nicht umgesetzt wer- 
den konnten. Leistungsfähige Verkehrswege im 
gesamten Bundesgebiet herzustellen ist jedoch 
nach der Vollendung der staatlichen Einheit 
Deutschlands so dringend wie kaum jemals zuvor. 
Es gilt, vor allem den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden, die auf die Bundesrepublik 
Deutschland als wichtigstes Transitland in der 
Mitte Europas nach Vollendung des europäischen 
Binnenmarktes und der Öffnung der osteuropäi- 
schen Staaten zukommen. Deshalb müssen vor 
allem Ost-West- Verkehrsverbindungen, die ganz 
Europa zugute kommen, im Osten wie im Westen 
Deutschlands schnell geplant und ausgeführt wer- 
den können. 

Zur Umsetzung der im Bundesverkehrswegeplan 
1992 enthaltenen Maßnahmen in einem über- 
schaubaren Zeitraum ist das geltende Planungs- 
recht für Verkehrswege, wie bereits in der Begrün- 
dung zum Verkehrswegeplanungsbeschleuni- 
gungsgesetz (Drucksache 12/1092) dargestellt 
worden ist, nur bedingt geeignet. Der Entwurf des 
Planungsvereinfachungsgesetzes enthält deshalb 
Beschleunigungsmaßnahmen, die im Unterschied 
zum Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setz unbefristet und ohne Beschränkung auf 
einen bestimmten räumlichen Geltungsbereich 
Anwendung finden sollen. Deshalb sieht der 
Gesetzentwurf in Form eines Artikelgesetzes die 


Änderung der Verkehrswegegesetze des Bundes, 
aber auch z. B. des Raumordnungsgesetzes und der 
Verwaltungsgerichtsordnung vor. 

2. Der Gesetzentwurf greift im wesentlichen auf 
Beschleunigungsinstrumente zurück, die bereits 
beim Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setz Anwendung gefunden haben. 

Dies sind z. B. der Wegfall von zeitaufwendigen 
Verfahrensschritten bei der Linienbestimmung von 
Bundesverkehrswegen, die Befristung des Raum- 
ordnungsverfahrens, die Einführung neuer bzw. 
Verkürzung bestehender Fristen für Verwaltungs- 
behörden im Planfeststellungsverfahren, die Mög- 
lichkeit, anstelle von Planfeststellungsbeschlüssen 
unter besonderen Voraussetzungen Plangenehmi- 
gungen als Grundlage von Baumaßnahmen zu 
erteilen sowie Regelungen zur Straffung von ver- 
waltungsgerichtlichen Verfahren. 

Zur Beschleunigung der Verfahren bei Bundes- 
femstraßenvorhaben von nur örtlicher Bedeutung 
(Ortsumgehungen) soll eine Linienbestimmung 
durch den Bundesminister für Verkehr künftig 
entfallen. Dadurch wird auch ein nicht unbeträcht- 
licher Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung ge- 
leistet. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzentwurfs 
liegt auf der Angleichung der verfahrensrechtli- 
chen Vorschriften der verschiedenen Verkehrswe- 
gegesetze. Gesetze, in denen das Planungsverfah- 
ren bisher nur imvollkommen geregelt war, z. B. 
das Bundesbahngesetz, das Luitverkehrsgesetz 
und das Personenbeförderungsgesetz, werden an 
die Vorschriften des Bundeswasserstraßen- und 
Bundesfemstraßengesetzes angeglichen, deren 
Vorschriften das Planungsverfahren eingehender 
regeln. Insbesondere für das Bundesbahngesetz 
und das Personenbeförderungsgesetz kommen 
damit bisher fehlende Regelungen zur Anwen- 
dung, die — wie z. B. Vorschriften über Vorarbei- 
ten, die vorzeitige Besitzeinweisung oder eine 
Veränderungssperre — die Planung und den Bau 
gerade der umweltfreundlicheren Verkehrsträger 
spürbar beschleunigen können. 

3. Neben den in dem vorliegenden Gesetzentwurf 
enthaltenen Maßnahmen zur Planungsbeschleuni- 
gung unternimmt die Bundesregierung Anstren- 
gungen, auch in administrativer Hinsicht Planun- 
gen zu beschleunigen. Durch Kabinettbeschluß der 
Bundesregierung vom 15. Juli 1992 sind der Bun- 
desminister für Verkehr, der Bundesminister für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie 
der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau beauftragt, die bestehenden Pla- 
nungsrichtlinien für die Verkehrswegeplanung mit 
dem Ziel zu überprüfen, die Anforderungen an die 
einzelnen Verfahrensschritte auf die für die Ver- 


17 


Drucksache 12/4328 


Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


kehrswegeplanung erforderlichen Inhalte zu kon- 
zentrieren. Der Bundesminister für Verkehr ist 
darüber hinaus beauftragt, seine bestehenden 
Erlasse zu einer Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Verbände noch vor Beginn förmlicher Pla- 
nungsverfahren für Bundesverkehrswege zu über- 
arbeiten. Damit soll insbesondere bewirkt werden, 
daß Öffentlichkeit und Verbände möglichst früh- 
zeitig Gelegenheit erhalten, Hinweise zur Planung 
— auch und gerade im Hinblick auf die Umweltbe- 
lange — der planenden Verwaltung zu vermit- 
teln. 

Außerdem soll im Zusammenhang mit der vorge- 
sehenen Strukturreform der Bahnen entschieden 
werden, ob für den Bau von Verkehrswegen der 
Bundeseisenbahnen entsprechend § 1 Abs. 2 des 
Femstraßenausbaugesetzes ein Bedarfsplan ein- 
geführt wird, der vom Bundesgesetzgeber be- 
schlossen werden und den Bedarf rechtsverbind- 
lich feststellen soll. 

Die Bundesregierung wird darüber hinaus im Ein- 
zelfall Vorhaben auswählen, bei denen eine 
Beschleunigung der Planungen dadurch herbeige- 
führt werden soll, daß die Entscheidung über die 
Linienführung von Verkehrswegen der Bundes- 
elsenbahnen, von Bundesfernstraßen und von Bun- 
deswasserstraßen nicht wie bisher von der Verwal- 
tung, sondern unmittelbar durch den Gesetzgeber 
in der Form eines Bundesgesetzes getroffen wird. 

Hierfür kommen insbesondere zwei Fallgruppen in 
Betracht, bei denen ein besonderes gesamtstaatli- 
ches Interesse an einer zügigen Umsetzung der 
Planung besteht: dies sind zum einen Projekte, die 
von der Europäischen Gemeinschaft als Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse ausgewiesen sind (Ar- 
tikel 129b und c EG-Vertrag); zum anderen sind 
dies Vorhaben, über die eine zwischenstaatliche 
Vereinbarung getroffen worden ist. Es handelt sich 
dabei entweder um Vorhaben von europäischer 
Bedeutung oder um Vorhaben von nationaler 
Bedeutung, die auch für Nachbarstaaten von 
besonderem Interesse sind. In beiden Fallgruppen 
soll künftig die Umsetzung der Planung deutlich 
schneller erfolgen können, als dies bisher der Fall 
war, um gegebenenfalls mit Anschlußplanungen 
im benachbarten Ausland Schritt halten zu können. 
Außerdem soll frühzeitig eine gesteigerte Verbind- 
lichkeit für die weitere Planung herbeigeführt 
werden. Bei einer künftigen Linienbestimmung 
durch Bundesgesetz werden materiellrechtliche 
Anforderungen an die Entscheidung über die 
Linienbestimmung unberührt bleiben. Insbeson- 
dere ist im Rahmen der Abwägung der verschiede- 
nen Planungsbelange auch die Umweltverträglich- 
keit der Linienführung zu prüfen. 

4. Materiellrechtliche Anforderungen an die Planung 
sowie die Grundsätze, die für die Abwägung der 
verschiedenen Belange in Planungsverfahren gel- 
ten, werden durch den Gesetzentwurf nicht geän- 
dert. Der Gesetzentwurf trägt damit zugleich der 
Bedeutung Rechnung, die an eine umweltgerechte 
Planung und Gestaltung von Verkehrswegen zu 
stellen sind. Die Umweltverträglichkeit eines Vor- 


habens wird wie bisher in jedem Stadium der 
Planung geprüft werden. 

5. Der Gesetzentwurf hat auf die Einnahmen und 
Ausgaben der öffentlichen Haushalte keinen nen- 
nenswerten Einfluß. Für den Bundeshaushalt ent- 
stehen daraus keine Kosten. 

Durch die Vereinfachung der Verwaltungsverfah- 
ren werden auch die Planungszeiten und das 
Gesamtverfahren der privaten Wirtschaft im Ein- 
zelfalle beschleunigt und vereinfacht. Die damit 
verbundene kostenmäßige Entlastung kann sich in 
der Tendenz preissenkend, zumindest aber preis- 
stabilisierend auswirken, ohne daß dies im voraus 
quantifiziert werden kann. Vom Gesamtumfang 
der zu erwartenden Entlastung sind Auswirkungen 
auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau- 
cherpreisniveau, nicht zu erwarten. 


II. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Bundesbahngesetz) 

Das Bundesbahngesetz regelt in der bisher geltenden 
Fassung den Bau und die Änderung von Schienenwe- 
gen in den §§ 36 und 37 im Vergleich mit den 
umfassenden Regelungen des Bundesfem- und Bun- 
deswasserstraßengesetzes nur sehr unvollkommen. 
Die Neufassung der §§36 bis 36 e schließt Regelungs- 
lücken, die z. B. im Hinblick auf erforderliche Vorar- 
beiten, eine die Planung sichernde Veränderungs- 
sperre sowie eine vorzeitige Besitzeinweisung beste- 
hen. Artikel 1 übernimmt insoweit Vorschriften aus 
dem Bundesfern- bzw. Bundes Wasserstraßengesetz. 
Darüber hinaus werden beschleunigende Verfah- 
rensregelungen aus dem Verkehrswegeplanungsbe- 
schleunigungsgesetz in das Bundesbahngesetz über- 
nommen. Die Schienenwege der Deutschen Reichs- 
bahn werden durch die neuen Vorschriften ebenso 
erfaßt wie diejenigen der Deutschen Bundesbahn; 
nach den Bestimmungen des Einigungsvertrages gilt 
das Bundesbahngesetz entsprechend für die Deutsche 
Reichsbahn. 


Zu Nummer 1 

Der neue § 14 Abs. 3 Satz 3 bezweckt eine Beschleu- 
nigung der dem Bundesminister für Verkehr vorbe- 
haltenen Genehmigung des Baus neuer Bahnen. Die 
Genehmigung gilt bei Überschreitung der im einzel- 
nen geregelten Fristen als erteilt. Entsprechend wird 
bereits bei der Genehmigung von Tarifen verfahren 
(§16 Abs. 2 Bundesbahngesetz). 

Soweit die Genehmigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen zu erteilen ist (Fälle des 
§ 14 Abs. 3 Buchstabe a Satz 2 Bundesbahngesetz), 
wird der Bundesminister für Verkehr den Bundesmi- 
nister der Finanzen unverzüglich über eingehende 
Anträge unterrichten und die Herbeiführung des 
Einvernehmens innerhalb der Frist ermöglichen. 
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Zu Nummer 2 
Zu § 36 

Satz 1 stellt klar, daß Bau und Änderung von Schie- 
nenwegen Aufgaben der Deutschen Bundesbahn 
sind. 

Die Vorrangregelung in Satz 2 entspricht § 13 Abs. 3 
Bundeswasserstraßengesetz und § 16 Abs. 2 Satz 3 
Bundesfernstraßengesetz. Unberührt bleiben die Vor- 
schriften des Raumordnungsgesetzes über die Beach- 
tung der Erfordernisse der Raumordnung und Landes- 
planung sowie die Vorschriften des Baugesetzbuchs 
über das Verhältnis zur Bauleitplanung. 


Zu § 36a 

Die im Bundesbahngesetz bisher nicht enthaltene 
Vorschrift entspricht im wesentlichen § 16a Bundes- 
femstraßengesetz. Sie ersetzt das bisherige verwal- 
tungsintensive Verfahren der besonderen Genehmi- 
gung von Vorarbeiten nach § 37 Abs. 2 Bundesbahn- 
gesetz. 


Zu § 36b 

Absatz 1 entspricht im wesentlichen der bisherigen 
Regelung in § 36 Abs. 1 Bundesbahngesetz. Zusätzlich 
wurde aufgenommen, daß die von dem Vorhaben 
berührten öffentlichen und privaten Belange ein- 
schließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen sind. Diese Regelung 
entspricht § 17 Abs. 1 Satz 2 Bundesfemstraßengesetz 
in der Fassung dieses Gesetzes. 

Absatz 2 ermöglicht in Anlehnung an die in § 4 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz ge- 
troffene Regelung die Zulassung eines Neu- bzw. 
Ausbauvorhabens durch eine Plangenehmigung mit 
Konzentrations Wirkung. Hiervon kann Gebrauch ge- 
macht werden, wenn mit den zu beteiligenden Trä- 
gern öffentlicher Belange das Benehmen hergestellt 
worden ist und Rechte anderer — insbesondere das 
Eigentum oder sonstige dingliche Rechte sowie das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit (z. B. durch 
Lärm) — nicht beeinträchtigt werden. Werden durch 
die vorgesehene Plangenehmigung dingliche Rechte 
anderer mehr als nur unwesentlich beeinträchtigt, so 
können die rechtlichen Voraussetzungen für den 
Erlaß der Plangenehmigung auch dadurch geschaffen 
werden, daß von den Rechtsinhabem eine schriftliche 
Einverständniserklärung eingeholt wird. Vor Ertei- 
lung der Plangenehmigung sind die vom Plan Betrof- 
fenen auf mögliche Beeinträchtigungen ihre Rechte 
hinzuweisen. Stimmt ein vom Plan Betroffener nicht 
zu, sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Plangenehmigung nicht gegeben. Wird auch nicht 
nachträglich das Einverständnis erteilt, ist in diesem 
Fall ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. 

Wie bei Planfeststellungsverfahren darf die Plange- 
nehmigung nicht erteilt werden, wenn öffentliche 
Interessen dem Bau oder der Änderung eines Schie- 
nenweges entgegenstehen. Gegebenenfalls sind dem 


Träger des Vorhabens Vorkehrungen und Anlagen 
entsprechend § 74 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungsverfah- 
rensgesetz aufzuerlegen. 

Die Konzentrations Wirkung der Plangenehmigung 
erspart die zeitaufwendige Einholung von Einzelge- 
nehmigungen. 

Der Verweis auf § 75 Abs. 4 Verwaltungs Verfahrens- 
gesetz stellt klar, daß die Plangenehmigung bei Nicht- 
verwirklichung des Bauvorhabens nach fünf Jahren 
außer Kraft tritt. 

Die Plangenehmigung ist auch insoweit einem Plan- 
feststellungsbeschluß angenähert, daß vor Erhebung 
einer verwaltungsgerichtlichen Klage ein Wider- 
spruchsverfahren nach § 68 Verwaltungsgerichtsord- 
nung nicht erforderlich ist. 

Absatz 3 entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 36 Abs. 2 Bundesbahngesetz. Danach können Plan- 
feststellung und Plangenehmigung in Fällen unwe- 
sentlicher Bedeutung gänzlich entfallen. Die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen werden genauer als 
bisher geregelt. Dabei bestimmt sich die Unwesent- 
lichkeit einer Maßnahme nicht nach der Dimension 
des Baus oder der Änderung, sondern nach dem Maß 
der Betroffenheit öffentlicher und privater Belange. 
Wenn Rechte anderer durch die vorgesehene Maß- 
nahme beeinflußt werden, muß mit ihnen eine ent- 
sprechende Vereinbarung getroffen werden. Eine 
Bauzulassung nach dieser Vorschrift wird nur dann 
praktikabel sein, wenn der Kreis der Betroffenen 
überschaubar ist. 

Absatz 4 ersetzt den bisherigen § 36 Abs. 5. Neu ist die 
Bestimmung, daß der Vorstand oder die von ihm 
ermächtigte Dienststelle der Deutschen Bundesbahn 
auch für das Anhörungs verfahren nach § 73 Verwal- 
tungsverfahrensgesetz zuständig ist. Die Vorschrift 
entspricht insoweit § 14 Abs. 1 Satz 4 Bundeswasser- 
straßengesetz. Das Anhörungsverfahren soll dadurch 
beschleunigt werden, daß Anhörung und Planfeststel- 
lung wie beim Neu- und Ausbau von Bundeswasser- 
straßen bei derselben sachkundigen Behörde ange- 
siedelt sind. 


Zu § 36 c 

Die Vorschrift entspricht § 15 Bundeswasserstraßen- 
gesetz (vgl. auch § 9a Bundesfemstraßengesetz). 

Die Veränderungssperre sichert die Planung ab dem 
Zeitpunkt der Planauslage vor Veränderungen, die 
die geplante Baumaßnahme erheblich erschweren. 
Der Hinweis auf die Planauslage oder eine andere 
Gelegenheit, den Plan einzusehen, bedeutet, daß eine 
Veränderungssperre bei der Plangenehmigung und 
dem Absehen von Planfeststellung und Plangenehmi- 
gung (§ 36b Abs. 2 und 3) nicht in Betracht kommt. 


Zu § 36 d 

Absatz 1 enthält besondere Regelungen für Anhö- 
rungsverfahren nach § 73 Verwal tungs Verfahrens ge - 
setz. Entsprechend den in § 3 Verkehr swegepla- 
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nungsbeschleunigungsgesetz enthaltenen Beschleu- 
nigungsvorschriften sieht die Vorschrift insbesondere 
Fristen zur Beschleunigung des Anhörungsverfahrens 
vor. 

Im einzelnen wird geregelt 

— die Einführung einer 3monatigen Frist für die 
Stellungnahmen von Behörden, 

— die Freistellung der Planfestst ellungsbehörde von 
der Berücksichtigung des Behördenvorbringens, 
wenn dieses nach Ablauf der Frist erfolgt? ausge- 
nommen sind die Belange, die der Planfeststel- 
lungsbehörde auch ohne Vorbringen der Behörde 
bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen, 

— die Einführung einer Frist für die Auslegung des 
Plans durch die Gemeinden, 

— die Einführung einer Frist für den Abschluß der 
Erörterung durch die Anhörungsbehörde, 

— das Ermessen der Anhörungsbehörde, bei der 
Änderung von Schienenwegen oder Anlagen von 
einem Erörterungstermin abzusehen. 

Absatz 2 entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 36 Abs. 4, Absatz 3 dem bisherigen § 36 Abs. 6 
Bundesbahngesetz. 

Absatz 4 enthält Vorschriften z;um verwaltungsge- 
richtlichen Verfahren. Entsprechend § 5 Abs. 2 Ver- 
kehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz wird ge- 
regelt, daß ein möglicher Antrag auf Wiederherstel- 
lung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen 
Bahnbauvorhaben innerhalb einer Frist von einem 
Monat gestellt werden muß, soweit nicht später Tat- 
sachen bekannt werden, die einen entsprechenden 
Antrag zu einem späteren Zeitpunkt rechtfertigen. 
Damit wird zu einem frühen Zeitpunkt Rechtssicher- 
heit über die Bestandskraft des Planfeststellungs- 
beschlusses oder der Plangenehmigung geschaffen. 

Absatz 5 verlangt die Angabe der Beschwerdegründe 
innerhalb einer Frist von 6 Wochen; der Verweis auf 
§ 87 b Abs. 3 und § 128a Verwaltungsgerichtsordnung 
bedeutet, daß nach Ablauf dieser Frist Erklärungen 
und Beweismittel unter bestimmten Voraussetzungen 
zurückgewiesen werden können. 

Absatz 6 übernimmt Rechtsgedanken, die in den 
§§ 214 und 215 Baugesetzbuch für den Abwägungs- 
vorgang bei der Aufstellung von Flächennutzungsplä- 
nen und Bebauungsplänen Niederschlag gefunden 
haben. Die Formulierung ist dem Musterentwurf für 
Länderstraßengesetze entnommen, der bereits Ein- 
gang in verschiedene Straßengesetze — auch der 
neuen Bundesländer — gefunden hat. 

Es handelt sich um Grundsätze, die von der Verwal- 
tungsgerichtsbarkeit auch auf den Vorgang der 
Abwägung öffentlicher und privater Belange bei Plan- 
feststellungsbeschlüssen angewendet worden sind. 
Geregelt wird zum einen, daß Abwägungsmängel nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erheblich sind. 
Nur erhebliche Mängel können in verwaltungsge- 
richtlichen Verfahren zur Aufhebung des Planfeststel- 
lungsbeschlusses oder der Plangenehmigung führen. 
Vorrang vor der Aufhebung soll jedoch einer Plan- 


ergänzung zukommen, die zur Heilung der Ab- 
wägungsmängel führt. 


Zu § 36 e 

Die Vorschrift über die vorzeitige Besitzeinweisung 
ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die 
Inanspruchnahme von Grundstücken für Baumaß- 
nahmen, auch wenn eine Enteignung noch nicht 
erfolgt ist. 

Die Vorschrift entspricht § 18 f Bundesfemstraßenge- 
setz in der Fassung dieses Gesetzes? die in der 
Vorschrift enthaltenen Fristen entsprechen § 7 Ver- 
kehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz. 


Zu Nummer 3 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
aus der Neufassung der §§ 36 bis 36 e. 


Zu Nummer 4 

Bei der Streichung des § 49 handelt es sich um eine 
Rechtsbereinigung. Die Vorschrift entstand, als das 
Raumordnungsgesetz noch nicht galt. Die umfas- 
sende Beteiligung der obersten Landesbehörden ist 
heute spätestens im Raumordnungsverfahren sicher- 
gestellt. Die frühzeitige Beteiligung von Trägem 
öffentlicher Belange bereits im Stadium der Vorent- 
wurfsplanung ist im übrigen ein Planungsgrundsatz, 
der keiner gesetzlichen Regelung bedarf. Die Vor- 
schrift ist deshalb entbehrlich. 


Zu Artikel 2 (Änderung des 

Bundesfemstraßengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung in § 16 Abs. 1 Satz 1 entspricht der in § 2 
Abs. 1 Satz 2 Verkehrswegeplanungsbeschleuni- 
gungsgesetz enthaltenen Bestimmung. Zur verfah- 
rensmäßigen Beschleunigung der Linienbestimmung 
bei Bundesfemstraßen entfällt das bisher erforderli- 
che Einvernehmen mit den für die Raumordnung 
zuständigen Ministem. Materiell ändert sich an der 
Mitsprache der betreffenden Minister nichts? die von 
diesen vertretenen Belange werden auch weiterhin 
bei der Entscheidung über die Linienfühlung berück- 
sichtigt. Der Wegfall einer starren Einvernehmensre- 
gelung ermöglicht jedoch eine Abstimmung in kürze- 
ren Fristen als bisher. 

Die neuen Sätze 2 und 3 in § 16 Abs. 1 bestimmen, daß 
beim Neubau von Ortsumgehungen von Bundesstra- 
ßen eine Linienbestimmung durch den Bundesmini- 
ster für Verkehr künftig nicht mehr stattfindet. Es 
handelt sich um eine Verwaltungsvereinfachung, die 
deshalb möglich ist, weil es sich um Maßnahmen von 
überwiegend örtlicher Bedeutung handelt; da Be- 
lange des Bundes hierbei in der Regel nicht im 
Vordergrund stehen, kann eine förmliche Linienbe- 
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Stimmung durch den Bundesminister für Verkehr in 
diesen Fällen entfallen; die Befugnisse des Bundesmi- 
nisters für Verkehr im Rahmen der Auftragsverwal- 
tung der Bundesfemstraßen bleiben unberührt. 

Die neue Vorschrift enthält ferner eine gesetzliche 
Definition der Ortsumgehung. 

Der neue Absatz 2 enthält das bei der Linienbestim- 
mung zu beachtende Abwägungsgebot. Absatz 3 
entspricht dem bisherigen Absatz 2. 


Zu Nummer 2 

Der neue § 17 Abs. 1 enthält die nunmehr in alle 
Verkehrswegegesetze neu aufgenommene Formulie- 
rung des Abwägungsgebots. Der neue § 17 Abs. 1 a 
entspricht dem § 36 b Abs. 2 Bundesbalmgesetz. Die 
hierfür gegebene Begründung gilt entsprechend für 
das Bundesfemstraßengesetz. 

Ebenso entspricht die neue Fassung des § 17 Abs. 2 
dem § 36b Abs. 3 Bundesbahngesetz. 

Die neuen Absätze 3 a, b und c entsprechen im 
wesentlichen den in § 36 d Abs. 1 Bundesbahngesetz 
getroffenen Regelungen. Da — anders als nach dem 
Bundesbahngesetz — Planfeststellungs- und Anhö- 
rungsbehörde nicht identisch sein müssen, werden 
nach dem Vorbild des § 3 Verkehrswegeplanungs- 
beschleunigungsgesetz folgende zusätzliche Rege- 
lungen getroffen: 

— die Anhörungsbehörde hat die Auslegung des 
Planes und die Einholung der Stellungnahmen 
innerhalb einer Frist von einem Monat zu veran- 
lassen; 

— nach Abschluß der Erörterung hat die Anhörungs- 
behörde ihre Stellungnahme innerhalb eines 
Monats abzugeben. 

Beide Regelungen bezwecken eine Beschleunigung 
des Anhörungsverfahrens, 

Die Neufassung des Absatzes 5 Satz 1 ist eine redak- 
tionelle Folgeänderung, 

Die neuen Absätze 6 a, b und c entsprechen den 
Regelungen in § 36 d Abs. 4 bis 6 Bundesbahnge- 
setz. 

Die hierfür gegebene Begründung gilt entsprechend 
für das Bundesfemstraßengesetz. 


Zu Nummer 3 

Die Änderungen des § 18 f entsprechen im wesentli- 
chen § 7 Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setz. Der neue § 18f ist damit wortgleich mit § 36 e 
Bundesbahngesetz. 


Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folge der 
Änderung des § 17 Bundesfemstraßengesetz. 


Zu Artikel 3 (Änderung des 

Bundeswasserstraßengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Durch die neuen Regelungen in § 14 Abs. la und b 
(Plangenehmigung sowie Absehen von Planfeststel- 
lung und Plangenehmigung) ist der bisherige § 9 
Abs. 2 überflüssig geworden. 


Zu Nummer 2 

In § 1 3 Abs. 1 ist das Abwägungsgebot in Angleichung 
an das Bundesbahngesetz und das Bundesfemstra- 
ßengesetz neu gefaßt. 


Zu Nummer 3 

§ 14 Abs. 1 Satz 2 enthält die Neuformulierung des 
Abwägungsgebotes. Die neuen Absätze 1 a (Plange- 
nehmigung) und 1 b (Absehen von Planfeststellung 
und Plangenehmigung) des § 14 entsprechen den im 
Bundesbahngesetz und Bundesfemstraßengesetz ge- 
troffenen Regelungen. 

Die Ergänzung des Absatzes 3 bedeutet, daß das beim 
Neu- und Ausbau von Bundeswasserstraßen erforder- 
liche Einvernehmen mit den für die Bedürfnisse der 
Landeskultur und der Wasserwirtschaft zuständigen 
Behörden innerhalb von drei Monaten herzustellen 
ist. 


Zu Nummer 4 

Da nach dem Bundeswasserstraßengesetz Anhö- 
rungs- und Planfeststellungsbehörde identisch ist, 
entsprechen die im neuen § 17 enthaltenen Maßgaben 
inhaltlich dem Bundesbahngesetz. 


Zu Nummer 5 

§19 erhält zusätzlich zum bisherigen Wortlaut die 
besonderen Vorschriften für das verwaltungsgericht- 
liche Verfahren, die auch in das Bundesbahngesetz 
und das Bundesfemstraßengesetz eingefügt worden 
sind. 


Zu Nummer 6 

Der neue § 20 regelt die vorzeitige Besitzeinweisung 
entsprechend den neuen § 36 e Bundesbahngesetz 
und § 18 f Bundesfemstraßengesetz. Auch insoweit 
wird eine Rechtsangleichung der Fachplanungsge- 
setze für die Bundesverkehrswege herbeigeführt. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des Luftverkehrsgesetzes) 
Zu Nummer 1 

§ 8 Abs. 1 Satz 2 enthält die neue Formulierung des 
Abwägungsgebots. Die Neufassung von § 8 Abs. 2 und 
3 entspricht im wesentlichen der auch in den übrigen 
Verkehrswegegesetzen neu geregelten Plangeneh- 
migung sowie den Vorschriften über das Absehen von 
Planfeststellung und Plangenehmigung. 

Der neue § 8 Abs. 4 regelt, daß bei der Planfeststellung 
auch betriebliche Regelungen getroffen und die bau- 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Hochbauten auf 
dem Flugplatzgebäude festgesetzt werden können. 
Die Regelung, daß die auf solche Weise getroffenen 
betrieblichen Regelungen durch eine Genehmigung 
nach § 6 Abs. 4 Satz 2 geändert werden können und es 
einer erneuten Planfeststellung im Änderungsfalle 
nicht bedarf, trägt der Tatsache Rechnung, daß die 
genannten Regelungen grundsätzlich nicht planfest- 
gestellt werden. Wenn es aber zweckmäßig ist, soll 
dieser Weg nicht verschlossen sein, Änderungen aber 
den Betriebserfordemissen entsprechend leichter und 
ohne Planfeststellung nur durch Änderungsgenehmi- 
gung möglich sein. 

Der neue § 8 Abs. 5 greift eine Regelung auf, die 
ähnlich schon in § 10 Abs. 2 Verkehrs wegeplanungs- 
beschleunigungsgesetz getroffen worden war. Es wird 
klargestellt, daß für ehemalige Militärflugplätze der 
Übergang zur zivilen Nutzung keine erneute Anlage- 
genehmigung, sondern nur eine Änderung der 
betrieblichen Genehmigung erfordert. 

Der neue § 8 Abs. 6 stellt klar, daß Planfeststellung und 
Plangenehmigung nicht von einer vorherigen Geneh- 
migung nach § 6 abhängen. § 6 Abs. 2 Satz 1 nimmt auf 
das Ergebnis einer Planfeststellung Bezug für den 
Fall, daß ein entsprechendes Verfahren vorausgegan- 
gen ist. Er besagt nicht, daß eine Genehmigung 
Voraussetzung für die Planfeststellung sein soll. 


Zu Nummer 2 

Die durch den neuen § 8a eingeführten Regelung 
einer Veränderungssperre, die auch in den übrigen 
Verkehrswegegesetzen enthalten ist, schließt eine 
bisher im Luftverkehrsgesetz bestehende Regelungs- 
lücke. 


Zu Nummer 3 

Buchstabe a enthält eine redaktionelle Folgeände- 
rung. 

Buchstabe b regelt das Anhönmgsverfahren, soweit es 
von § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz ab weicht, 
nach dem Vorbild des Bundesfemstraßengesetzes. Da 
in luftverkehrsrechtlichen PlanfeststeUungsverfahren 
die Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder An- 
wendung finden, ist als zusätzliche Regelung aufge- 
nommen worden, daß die Maßgaben entsprechend 
gelten, wenn das Verfahren landesrechtlich durch ein 
Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist. 


Buchstabe c regelt eine Folgeänderung. 

Buchstabe d führt entsprechend den übrigen Ver- 
kehrswegegesetzen die im Luftverkehrsgesetz bisher 
nicht bekannte Präklusionswirkung für verspätete 
Einwendungen in Planfeststellungsverfahren ein. 

Die bisherige Regelung über die Zustellung des 
Planfeststellungsbeschlusses ist neu gefaßt. 

Ebenfalls in das Luftverkehrsgesetz aufgenommen 
werden die besonderen Vorschriften für das verwal- 
tungsgerichtliche Verfahren (vgl. § 36 d Bundesbahn- 
gesetz, § 17 Abs. 6 a bis c Bundesfemstraßengesetz 
und § 19 Abs. 2 bis 4 Bundeswasserstraßengesetz). 


Zu Nummer 4 

Durch die den übrigen Verkehrswege gesetzen ent- 
sprechende Regelung über die vorzeitige Besitzein- 
weisung wird eine bisher im Luftverkehrsgesetz ent- 
haltene Regelungslücke geschlossen. 


Zu Nummer 5 

Die Neufassung von § 28 Abs. 2 stellt klar, daß die 
Enteignung für Zwecke der Luftfahrt imabhängig ist 
von einem Verfahren des Flugplatzrechts nach den 
§§ 6 ff. 


Zu Nummer 6 

Die Ergänzung des § 32 trägt der Tatsache Rechnung, 
daß in den Luftverkehr betreffenden Verordnungen 
der EG den Mitgliedstaaten Entscheidungsfreiheiten 
eingeräumt werden, die nur normativ, d. h. durch 
entsprechende Rechtsetzung verwirklicht werden 
können (z. B. in VO [EWG] Nr. 2407/92 des Rates vom 
23. Juli 1992: Artikel 1 1 Abs. 1 Satz 2; Artikel 8 Abs. 2 
Buchstabe a). Verordnungen, die den Betrieb von und 
auf Flugplätzen berühren, werden zur Zeit bei der 
EWG vorbereitet. Durchführungsverordnungen (z. B. 
im Sinne der aufgezeigten Spielräume, vgl. auch 
Artikel 17 a. a. O.) müßten ohne entsprechende 
Ermächtigung im Luftverkehrs gesetz Regierungsver- 
ordnungen sein. Sie würden damit ein umfängliches 
Abstimmungsverfahren innerhalb der Bundesregie- 
rung notwendig machen, was vom Inhalt, vom Zweck 
und Ziel einer solchen Durchführungsverordnung her 
nicht vertretbar und nicht angemessen erscheint. 
Soweit Planungen im Bereich des Verkehrsweges 
„Flugplätze" berührt werden, könnte dagegen die 
geeignete Ermächtigung des Bundesministers für 
Verkehr, wie vorgesehen, einen nicht unbeträchtli- 
chen Zeitvorteil gewährleisten und das Rechtset- 
zungsverfahren deutlich vereinfachen. — Die Ergän- 
zung orientiert sich im übrigen an § 57 Abs. 1 Satz 1 
des Personenbeförderungsgesetzes. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des 

Personenbeförderungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Durch die Einfügung der neuen Absätze 1 a und b in 
§ 28 wird auch für das Personenbeförderungsgesetz 
die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Vor- 
aussetzungen an Stelle eines Planfeststellungsbe- 
schlusses eine Plangenehmigung zu erteilen bzw. bei 
Änderungen und Erweiterungen von Betriebsanlagen 
für Straßenbahnen im Sinne von § 4 Abs. 2 von einer 
Planfeststellung oder Plangenehmigung abzusehen. 
Die neuen Vorschriften entsprechen im Wortlaut den 
Regelungen der übrigen Verkehrswegegesetze. 

Die Buchstaben d und e enthalten redaktionelle 
Folgeänderungen. 


Zu Nummer 2 

Der neue § 28 a führt die im Personenbeförderungsge- 
setz bisher nicht enthaltene Veränderungssperre ein, 
der eine die Planung sichernde Funktion zukommt. 


Zu Nummer 3 

Buchstabe a enthält eine in § 29 Abs. 1 erforderliche 
Folgeänderung, die aus der Änderung des § 28 
resultiert. 

Der durch Buchstabe b neu eingefügte § 29 Abs. 1 a 
enthält die besonderen Vorschriften, die das Anhö- 
rungsverfahren gemäß § 73 Verwaltungsverfahrens- 
gesetz beschleunigen sollen. Die Neuregelung ent- 
spricht inhaltlich den in den anderen Verkehrswege- 
gesetzen getroffenen Regelungen. Da auch das perso- 
nenbeförderungsrechtliche Planfeststellungsverfah- 
ren nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen der 
Länder durchgeführt wird, ist hier — ebenso wie im 
Luftverkehrsgesetz — zusätzlich eine Regelung auf- 
genommen worden, daß die Maßgaben entsprechend 
gelten, wenn das Verfahren landesrechtlich durch ein 
Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist. 

Buchstabe b fügt dem § 29 mehrere neue Absätze an: 
Der neue Absatz 4 führt in das Personenbeförderungs- 
gesetz die dort bisher nicht geregelte Präklusions wir- 
kung für verspätete Einwendungen gegen den Plan 
ein. 

Der neue Absatz 5 regelt die Zustellung des Planfest- 
stellungsbeschlusses. 

Der neue Absatz 6 enthält die auch für die übrigen 
Verkehrswegegesetze getroffenen besonderen Rege- 
lungen für das verwaltungsgerichtliche Verfahren 
(insbesondere die Befristung des Antrages auf Wie- 
derherstellung der aufschiebenden Wirkung). Zusätz- 
lich wurde der Wegfall des Vorverfahrens für Planfest- 
stellungsbeschlüsse und Plangenehmigungen aufge- 
nommen. Wie bei den übrigen Verkehrswegen ist 
damit unmittelbar und ohne Widerspruchsverfahren 
die verwaltungsgerichtliche Klage möglich. 


Eine Rechtsangleichung an die übrigen Verkehrswe- 
gegesetze enthalten auch der neue Absatz 7 (Frist für 
die Angabe der Beschwerdegründe) und der neue 
Absatz 8 (Erheblichkeit und Rechtsfolge von Abwä- 
gungsmängeln) . 


Zu Nummer 4 

Der neue § 29 a führt die im Personenbeförderungsge- 
setz bisher nicht geregelte vorzeitige Besitzeinwei- 
sung nach dem Vorbild der übrigen Verkehrswegege- 
setze ein. 


Zu Nummern 5 und 6 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 


Zu Nummer 7 

Im § 55 ist nunmehr — auch im Hinblick auf bisher 
vertretene gegenteilige Auffassungen — klargestellt, 
daß vor Erhebung verwaltungsgerichtlicher Klagen 
gegen Planfeststellungsbeschlüsse nach § 28 Abs. 1 
(und gegen Plangenehmigungen nach § 28 Abs. 1 a) 
wie bei anderen Verkehrswegen Widerspruchsver- 
fahren nicht erforderlich sind. 


Zu Artikel 6 (Änderung des 

Eisenbahnkreuzungsgesetzes) 

Die Streichung des § 9 Eisenbahnkreuzungsgesetz 
beseitigt eine Verwaltungszuständigkeit des Bundes- 
ministers für Verkehr. Nach dieser Vorschrift war 
bisher der Bundesminister für Verkehr unter bestimm- 
ten Voraussetzungen nicht nur als Anordnungsbe- 
hörde im Kreuzungsrechtsverfahren, sondern auch als 
Planfeststellungsbehörde zuständig. 

In der Praxis ist diese Vorschrift bisher nicht zur 
Anwendung gekommen. Für eine Streichung der 
Vorschrift spricht auch, daß die Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens durch eine oberste Bun- 
desbehörde wenig praktikabel ist. 

Die Streichung bewirkt, daß für das Planfeststellungs- 
verfahren künftig die auch in den übrigen Fällen 
zuständige Behörde zuständig wird. Nach welchen 
Vorschriften das Planfeststellungsverfahren durchzu- 
führen ist, richtet sich nach dem jeweils anzuwenden- 
den Fachplanungsgesetz. Bei verschiedenen Ver- 
kehrswegen ist ggf. nach § 78 Verwaltungsverfah- 
rensgesetz zu verfahren. 


Zu Artikel 7 (Änderung des 

Raumordnungsgesetzes) 

Die Änderung des § 6 a soll durch die Einführung von 
Fristen das Raumordnungsverfahren beschleunigen. 
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Zu Nummer 1 

Die Änderung bezweckt durch die Einführung von 
Fristen, daß über die Einleitung eines Raumordnungs- 
verfahrens schnell entschieden und das Raumord- 
nungsverfahren zügig durchgeführt wird. 


Zu Nummer 2 

Die Neufassung des Absatzes 7 a regelt die Konse- 
quenzen, die zu ziehen sind, wenn das Raumord- 
nungsverfahren nicht innerhalb der neu geregelten 
Frist durchgeführt ist. Der Träger des Vorhabens kann 
in diesem Fall davon ausgehen, daß die Planung 
Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung 
nicht berührt. Die Fortführung der Planung wird 
dadurch ermöglicht. Die Regelung entbindet den 
Träger des Vorhabens nicht von der Verpflichtung, 
die ihm bekannten Belange der Raumordnung und 
Landesplanung — insbesondere auch im nachfolgen- 
den Planfeststellungsverfahren — zu beachten. 


Zu Nummer 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände- 
rung. 


Zu Artikel 8 (Änderung der 

Verwaltungsgerichtsordnung) 

Die Verwaltungsgerichtsordnung sieht in der gelten- 
den Fassung die erstinstanzliche Zuständigkeit der 
Oberverwaltungsgerichte nur für Streitigkeiten vor, 
die den Neubau von Straßenbahnen, Eisenbahnen, 
Rangier- und Containerbahnhöfen sowie von Binnen- 
wasserstraßen betreffen. Die Änderung des § 48 Abs. 1 
Satz 1 Nummer 6, 7 und 9 führt die erstinstanzliche 
Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte auch für 
die Änderung bzw. den Ausbau der genannten Ver- 
kehrswege und -anlagen ein, um das verwaltungsge- 
richtliche Verfahren zu beschleunigen. 

Zu Artikel 9 (Änderung des Verkehrswege- 
planungsbeschleunigungsgesetzes) 

Durch die Artikel 1 bis 5 dieses Gesetzes werden 
verschiedene Regelungen des Verkehrswegepla- 
nungsbeschleunigungsgesetzes, die befristet und in 


ihrem räumlichen Anwendungsbereich auf die neuen 
Bundesländer und das Land Berlin beschränkt sind, 
unbefristet und ohne Beschränkung auf einen räumli- 
chen Geltungsbereich eingeführt. Soweit diese Vor- 
schriften inhaltsgleich sind, werden sie im Verkehrs- 
wegeplanungsbeschleunigungsgesetz aufgehoben. 
Bestehen bleiben die Vorschriften des Verkehrswe- 
geplanungsbeschleunigungsgesetzes, die wegen der 
Besonderheiten in den neuen Ländern bis zum Ablauf 
der Befristung weiter Bestand haben sollen. Dies güt 
insbesondere für die besonderen Regelungen über die 
Linienbestimmung für Verkehrswege, für den Rechts- 
weg für Streitigkeiten, die Planfeststellungsverfahren 
und Plangenehmigungsverfahren für Verkehrswege- 
vorhaben betreffen, sowie für den Wegfall der auf- 
schiebenden Wirkung von Anfechtungsklagen. 

Die Änderung des § 9 Abs. 1 dient der Bereinigung 
eines Redaktionsversehens. Da noch nicht in allen 
neuen Bundesländern Enteignungsgesetze vorhan- 
den sind, müssen auch die Vorschriften des Bauge- 
setzbuchs über die Zulässigkeit der Enteignung ent- 
sprechend angewendet werden. 


Zu Artikel 10 (Änderung des UVP-Gesetzes) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
(Änderung einer Verweisung). 


Zu Artikel 11 (Übergangsregelung) 

Diese Bestimmung sieht eine Übergangsregelung für 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Pla- 
nungsverfahren vor. Sie werden nach den Vorschrif- 
ten dieses Gesetzes weitergeführt. 


Zu Artikel 12 (Neubekanntmachung) 

Die umfangreichen Änderungen machen es erforder- 
lich, aus Gründen der Rechtsklarheit den Wortlaut der 
Verkehrswegegesetze in der bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt 
bekannt zu machen. 


Zu Artikel 13 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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Anlage 2 


Stellungnahme des Bundesrates 


1. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist § 36 Satz 2 wie folgt zu 
fassen: 

„Bundesplanungen, die mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und Landesplanung abgestimmt 
sind, haben Vorrang vor Orts- und Landesplanun- 
gen." 

Begründung 

Ein uneingeschränkter Vorrang von Bundespla- 
nungen vor Orts- und Landesplanungen betrifft bei 
Eisenbahnprojekten die Interessen der Länder im 
besonderen Ausmaß, da im Gegensatz zu Straßen- 
planungen (Auftragsverwaltung) keine unmittel- 
bare Beteiligung der Länder an den Planungen des 
Bundes gegeben ist. 

Die Beachtung der Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung bei Planungen der Bundeseisen- 
bahn erfolgt überdies nur im Rahmen des § 6 
ROG. 

Erschwerend kommt hinzu, daß bisher noch offen 
ist, wie die künftige Strukturreform der Bahn im 
einzelnen aussehen wird und welche Folgerungen 
sich daraus für die künftige Mitwirkung der Länder 
bei Planungen der Schienenwege ergeben werden. 
Es erscheint inkonsequent, wenn einerseits den 
Ländern im Rahmen der Regionalisierung auch die 
Zuständigkeit für den Schienenpersonennahver- 
kehr übertragen werden soll, andererseits aber den 
Bundesplanungen für Schienenwege einschließ- 
lich der Bundesschienenwege für den Nahverkehr 
uneingeschränkt Vorrang vor der Orts- und Lan- 
desplanung eingeräumt wird. 

Durch die Formulierung wird klargestellt, daß es 
sich bei den Planungen des Bundes nicht um 
raumordnerische Entscheidungen, sondern um 
konkrete Projektplanungen handelt. Auch diese 
Planungen sind nach allgemeinen Grundsätzen mit 
den Erfordernissen der Raumordnung und Landes- 
planung abzustimmen. Dem soll durch die Neufas- 
sung wie in § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 Bundeswas- 
serstraßengesetz Rechnung getragen werden. 


2, a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 b Abs. 1 
BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36 b Abs. 1 

— nach Satz 1 folgender Satz einzufügen: 

„Bei der Planfeststellung ist die Umweltver- 
träglichkeit zu prüfen."; 


— der Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Die von dem Vorhaben berührten öffent- 
lichen und privaten Belange einschließlich 
des Ergebnisses der Umweltverträglich- 
keitsprüfung sind im Rahmen der Abwägung 
zu berücksichtigen. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a (§ 17 Abs. 1 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a sind in § 17 
Abs. 1 

— nach Satz 1 folgender Satz einzufügen: 

„Bei der Planfeststellung ist die Umweltver- 
träglichkeit zu prüfen."; 

— Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Die von dem Vorhaben berührten öffentli- 
chen und privaten Belange einschließlich 
des Ergebnisses der Umweltverträglich- 
keitsprüfung sind im Rahmen der Abwägung 
zu berücksichtigen. " 

c) Zu Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe a (§ 14 Abs. 1 Satz 2 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuch- 
stabe aa ist in § 14 Abs. 1 der Satz 2 wie folgt zu 
fassen: 

„Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträg- 
lichkeit zu prüfen; die von dem Vorhaben 
berührten öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich des Ergebnisses der Umweltver- 
träglichkeitsprüfung sind im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen. " 

d) Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe a (§ 8 Abs. 1 Satz 2 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe a ist in § 8 Abs. 1 der 
Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträg- 
lichkeit zu prüfen; die von dem Vorhaben 
berührten öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich des Ergebnisses der Umweltver- 
träglichkeitsprüfung sind im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen." 

e) Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe a (§ 28 Abs. 1 Satz 2 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe a ist in § 28 Abs. 1 
der Satz 2 wie folgt zu fassen: 
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„ Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträg- 
lichkeit zu prüfen; die von dem Vorhaben 
berührten öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich des Ergebnisses der Umweltver- 
träglichkeitsprüfung sind im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen. " 

Begründung 

Die vorgeschlagenen Änderungen stellen sicher, 
daß die betroffenen Vorhaben nur in Verfahren 
zugelassen werden dürfen, die den Anforderungen 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü- 
fung entsprechen. 

Denn insbesondere in dem vorgeschlagenen § 36 b 
Abs. 1 Satz 2 des Bundesbahngesetzes würde die 
bisherige eindeutige rechtliche Verknüpfung zwi- 
schen Bundesbahngesetz und UVPG zugunsten 
einer weniger klaren Regelung ohne Grund wieder 
aufgegeben. Die Formulierung, daß die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
sind, wird der Rechtslage aufgrund des UVPG nicht 
gerecht. Sie läßt außer acht, daß nach § 2 Abs. 1 
UVPG die Umweltverträglichkeitsprüfung ein un- 
selbständiger Teü des Planfeststellungsverfahrens 
ist und nicht lediglich ein Belang unter vielen. 

Wenn mit dem vorgesehenen § 36 b diese Rechts- 
lage nicht geändert werden soll, dann ist kein 
Grund ersichtlich, auf die bisherige Formulierung 
des § 36 Abs. 1 Satz 2 BundesbahnG zu verzichten. 
Täte man dies dennoch, könnte der Eindruck 
erweckt werden, trotz des weitergeltenden UVPG 
solle die formale UVP-Pflicht wieder aufgegeben 
werden, zumal durch Artikel 9 des Bundesgesetzes 
zur Umsetzung der EG-UVP-Richtlinie vom 12. Fe- 
bruar 1990 (BGBl. I S. 205) der Satz 2 erst in § 36 
Abs. 1 BundesbahnG eingefügt worden war. 

Berücksichtigungsfähig ist nicht die „Umweltver- 
träglichkeit' 1 , sondern nur das Ergebnis der 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 


3. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 b Abs. 2 Satz 1 
BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36b Abs. 2 Satz 1 in 
Nummer 1 nach den Worten „anderer nicht" die 
Worte „oder nicht wesentlich" einzufügen. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b (§ 17 Abs. la 

Satz 1 FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b sind in § 17 
Abs. la in Satz 1 Nr. 1 nach den Worten 
„anderer nicht" die Worte „oder nicht wesent- 
lich" einzufügen. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 14 Abs. la Satz 1 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b sind in § 14 
Abs. 1 a Satz 1 in Nummer 1 nach den Worten 


„anderer nicht" die Worte „oder nicht wesent- 
lich 1 ' einzufügen. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b (§ 8 Abs. 2 Satz 1 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b sind in § 8 Abs. 2 in 
Satz 1 in Nummer 1 nach den Worten „anderer 
nicht" die Worte „oder nicht wesentlich" einzu- 
fügen. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b (§ 28 Abs. la 

Satz 1 PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b sind in § 28 
Abs. 1 a in Satz 1 in Nummer 1 nach den Worten 
„anderer nicht" die Worte „oder nicht wesent- 
lich" einzufügen, 

Begründung 

Der Anwendungsbereich der Plangenehmigung 
soll auch auf diejenigen Fälle erweitert werden, in 
denen Rechte anderer nicht wesentlich beeinträch- 
tigt werden. Damit soll das erleichterte Plangeneh- 
migungsverfahren auch dann zum Zuge kommen, 
wenn beispielsweise für den Bau eines Verkehrs- 
weges nur ein kleiner, die Nutzung eines Grund- 
stücks nicht beeinträchtigender Teil eines Grund- 
stücks benötigt wird. In diesen Fällen erscheint die 
Durchfühlung eines förmlichen Verwaltungsver- 
fahrens unter dem Gesichtspunkt der Verfahrens- 
beschleunigung als verzichtbar, zumal der Rechts- 
schutz des betroffenen Grundstückseigentümers 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

Die Regelung ist für alle in den Artikeln 1 bis 5 
genannten Gesetze wortgleich vorgesehen. 


4. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36b Abs. 2 Satz 1 
BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 36 b Abs. 2 Satz 1 nach 
Nummer 1 folgende Nummer 1 a einzufügen: 

„ 1 a. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht zu besorgen sind und". 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b (§ 17 Abs. la 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b ist in § 17 Abs. 1 a 
nach Nummer 1 folgende Nummer 1 a einzufü- 
gen: 

„ 1 a. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht zu besorgen sind und". 

c) Zu Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b (§ 14 Abs. la 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b ist in § 14 Abs. 1 a 
Satz 1 nach Nummer 1 folgende Nummer la 
einzufügen: 

„ 1 a. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht zu besorgen sind und". 
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d) Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b (§ 8 Abs. 2 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b ist in § 8 Abs. 2 
nach Nummer 1 folgende Nummer 1 a einzufü- 
gen: 

„ 1 a. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht zu besorgen sind und". 

e) Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b (§ 28 Abs. la 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b ist in § 28 Abs. 1 a 
Satz 1 nach Nummer 1 folgende Nummer 1 a 
einzufügen: 

„ 1 a. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht zu besorgen sind und". 

Begründung 

Als weitere Tatbestandsvoraussetzung für die 
Erteilung einer Plangenehmigung soll aufgenom- 
men werden, daß erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt nicht zu besorgen sind. Dieses Tatbe- 
standsmerkmal soll sicherstellen, daß die Plange- 
nehmigung, die den Verzicht auf das förmliche 
Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
Folge hat, nur in denjenigen Fällen zum Tragen 
kommt, in denen erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt nicht zu besorgen sind. Nach § 3 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
erstreckt sich die Umweltverträglichkeitsprüfung 
nur auf Vorhaben, die erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt haben können. Der Anwendungs- 
bereich der Plangenehmigung sollte daher auf 
diejenigen Fälle beschränkt werden, die derartige 
Auswirkungen nicht haben. 


ö. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36b Abs. 2 Satz 1 

BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36b Abs. 2 Satz 1 in 
Nummer 2 die Worte „Aufgabenbereiche 
berührt werden" durch die Worte „Aufgaben- 
bereich berührt wird" zu ersetzen. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b (§ 17 Abs. la 

Satz 1 FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b sind in § 17 
Abs. 1 a in Satz 1 Nr. 2 die Worte „Aufgabenbe- 
reiche berührt werden" durch die Worte „Auf- 
gabenbereich berührt wird" zu ersetzen. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 14 Abs. la Satz 1 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b sind in § 14 
Abs. la Satz 1 in Nummer 2 die Worte „Auf- 
gabenbereiche berührt werden" durch die 
Worte „Aufgabenbereich berührt wird" zu er- 
setzen. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b (§ 8 Abs. 2 Satz 1 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b sind in § 8 Abs. 2 
in Nummer 2 die Worte „Aufgabenbereiche 


berührt werden" durch die Worte „Aufgaben- 
bereich berührt wird" zu ersetzen. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b (§ 28 Abs. la 

Satz 1 PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b sind in § 28 
Abs. 1 a in Nummer 2 die Worte „Aufgabenbe- 
reiche berührt werden" durch die Worte „Auf- 
gabenbereich berührt wird" zu ersetzen. 

Begründung 

Anpassung an § 73 Abs. 2 Verwaltungsverfah- 
rensG. 


6. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36b Abs. 3 
BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36 b Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
vor den Worten „andere öffentliche Belange" 
die Worte „Umweltbelange und" einzufügen. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe c (§ 17 Abs. 2 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe c sind in § 17 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 vor den Worten „andere Öffentliche 
Belange" die Worte „Umweltbelange und" ein- 
zufügen. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b (§ 14 Abs. lb 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b sind in § 14 
Abs. lb Nr. 1 vor den Worten „andere öffentli- 
che Belange" die Worte „Umweltbelange und“ 
einzufügen. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 1 (§ 8 Abs. 3 LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe c sind in § 8 Abs. 3 
Satz 2 nach dem Wort „Anlage" die Worte 
„Umweltbelange und" einzufügen, 

e) Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe c (§ 28 Abs. 2 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe c sind in § 28 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 vor den Worten „andere öffentliche 
Belange" die Worte „Umweltbelange und" ein- 
zufügen. 

Begründung 

Bei Vorhaben, die weder einer Planfeststellung 
noch einer Plangenehmigung bedürfen, wird klar- 
gestellt, daß dieses Verfahren nur zulässig ist, 
wenn keine Umweltbelange berührt sind. 


7. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36b Abs. 4 BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 36 b der Absatz 4 wie folgt 
zu fassen: 

„ (4) Im Planfeststellungsverfahren hat die Deut- 
sche Bundesbahn die Pläne für den Bau neuer 
oder die Änderung bestehender Betriebsanlagen 
der nach Landesrecht zuständigen Behörde des 
Landes, in dem die Anlagen liegen, zur Durchfüh- 
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rung des Anhörungsverfahrens zuzuleiten, wenn 
die Pläne nicht nur den Geschäftsbereich der 
Deutschen Bundesbahn berühren. Der Vorstand 
oder eine durch ihn ermächtigte Dienststelle der 
Deutschen Bundesbahn stellt den Plan nach 
Absatz 1 fest, erteilt die Plangenehmigung nach 
Absatz 2 oder trifft die Entscheidung nach 
Absatz 3." 

Begründung 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung in 
§ 36b Abs. 4 Bundesbahngesetz vorgesehene 
Verlagerung der Funktion der Anhörungsbe- 
hörde von den Ländern auf die Deutsche Bundes- 
bahn läßt keinen derart großen Beschleunigungs- 
effekt erwarten, daß ein Verzicht auf die bisher 
gegebene Verwaltungskompetenz der Länder in 
diesem Bereich gerechtfertigt wäre. Eine Neuord- 
nung der Zuständigkeiten für Planfeststellungs- 
verfahren im Bereich der Deutschen Bundesbahn 
könnte allenfalls im Zusammenhang mit der künf- 
tigen Bahnstrukturreform in Betracht kommen. 


8. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36b Abs. 4 
BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 36 b Abs. 4 der Satz 3 zu 
streichen. * ) 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe d (§ 17 Abs. 2 a 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 ist Buchstabe d zu strei- 
chen. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b (§ 14 Abs. 1 c 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b ist in § 14 der 
Absatz 1 c zu streichen. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe d (§ 8 Abs. 4 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe d ist der Absatz 4 
von § 8 zu streichen. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe d (§ 28 Abs. 2 a 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 1 ist Buchstabe d zu strei- 
chen. 

Begründung 

Nach den Nummern 8,9,11 und 12 der Anlage zu 
§ 3 UVPG ist die Umweltverträglichkeitsprüfung 
für den Bau oder die Änderung des jeweiligen 
Verkehrsweges durchzuführen, wenn dafür ein 
Planfeststellungsverfahren oder ein Bebauungs- 
plan erforderlich ist. Nicht erfaßt werden davon 
die Fälle, in denen die Planfeststellung wegen 


*) Hinweis: Ist bei der Neufassung von § 36b Abs. 4 bereits 
berücksichtigt (vgl. Nummer 7) 


unwesentlicher Bedeutung entfällt oder in denen 
eine Plangenehmigung erteilt wird. In ihrer Mit- 
teilung an die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften vom 5. Juni 1992 hat die Bundes- 
regierung ausgeführt, daß die Bundesrepublik 
Deutschland mit dem Gesetz vom 12. Februar 
1990 (BGBl. I S. 205) die Richtlinie des Rates 
85/337/EWG vollständig in nationales Recht 
umgesetzt hat. Für eine Anwendung dieser Richt- 
linie auf die vorgenannten Fälle ist daher kein 
Raum. 

Auch die entsprechenden Bestimmungen des 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes 
sehen dies nicht vor. Im Gesetzgebungsverfahren 
zu diesem Gesetz hat die Bundesregierung mehr- 
fach darauf hingewiesen, daß dessen Regelungen 
mit der Europäischen Kommission abgestimmt 
worden seien. Auch in ihrer Antwort auf die 
Anfrage des Abgeordneten Dr. Klaus-Dieter 
Feige (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 10. Juni 
1992 (Drucksache 12/2864 Nr. 84) hat die Bundes- 
regierung festgestellt, daß die Kommission gegen 
den endgültigen Entwurf des Verkehrswegepla- 
nungsbeschleunigungsgesetzes keine Einwen- 
dungen mehr erhoben hat. 

Die im Entwurf des Planungsvereinfachungsge- 
setzes nunmehr für diese Fälle vorgesehene Noti- 
fizierungspflicht nach Artikel 2 Abs. 3 der Richtli- 
nie würde dazu führen, daß diese insbesondere 
auch für die neuen Länder wichtigen Planungsin- 
strumente der Verfahrensbeschleunigung prak- 
tisch bedeutungslos würden. Darüber hinaus 
würde die vorgesehene Regelung auch die gel- 
tenden allgemeinen Bestimmungen über das Ent- 
fallen einer Planfeststellung (z. B. in § 17 Abs. 2 
FStrG) im Ergebnis wertlos machen. Die Entschei- 
dung, daß eine Planfeststellung entfallen kann, 
ergeht bislang in der Regel im Bürowege. Nun- 
mehr müßte dieser Entscheidung ein aufwendiges 
EG-rechtliches Verfahren einschließlich der Be- 
teiligung der Öffentlichkeit vorhergehen. Das 
wäre kontraproduktiv. 


9. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 b Abs. 4 BundesbahnG) 

Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe d (§ 17 Abs. 2 a 

FStrG) 

Zu Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b (§ 14 Abs. 1 c 

WaStrG) 

Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe d (§ 8 Abs. 4 

LuftVG) 

Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe d (§ 28 Abs. 2a 

PBefG) 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, im Hin- 
blick auf die Tragweite der Bestimmung zur Frage 
der Notifizierungspflicht nach Maßgabe des Arti- 
kels 2 Abs. 3 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates 
vom 27. Juni 1985 (ABI. EG Nr. L 175 S. 40) eine 
ausdrückliche Begründung zu geben. 
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10. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 d Abs. 1 und 2 

BundesbahnG) 

— In Artikel 1 Nr. 2 ist § 36 d Abs. 1 Nr. 1 wie 
folgt zu fassen: 

„1. Die Behörden, deren Aufgabenbereich 
durch das Vorhaben berührt wird, 
haben ihre Stellungnahmen innerhalb 
einer von der Anhörungsbehörde zu 
setzenden Frist abzugeben, die drei 
Monate nicht übersteigen darf. " 

— In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 36 d Abs. 2 
folgender Satz anzufügen: 

„Nach dem Erörterungstermin eingehende 
Stellungnahmen der Behörden müssen bei 
der Feststellung des Plans nicht berücksich- 
tigt werden,- dies gilt nicht, wenn später von 
einer Behörde vorgebrachte öffentliche 
Belange der Planf eststellungsbehörde auch 
ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder 
hätten bekannt sein müssen. " 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e (§ 17 Abs. 3 b 

und 4 FStrG) 

— In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e sind in § 17 
Abs. 3 b die Sätze 1 und 2 durch folgenden 
Satz zu ersetzen: 

„Die Behörden, deren Aufgabenbereich 
durch das Vorhaben berührt wird, haben 
ihre Stellungnahmen innerhalb einer von 
der Anhörungsbehörde zu setzenden Frist 
abzugeben, die drei Monate nicht überstei- 
gen darf." 

— In Artikel 2 Nr. 2 ist nach Buchstabe e 
folgender Buchstabe . . . einzufügen: 

,. . .) In Absatz 4 wird folgender Satz ange- 
fügt: 

„Nach dem Erörterungstermin eingehende 
Stellungnahmen der Behörden müssen bei 
der Feststellung des Plans nicht berücksich- 
tigt werden; dies gilt nicht, wenn später von 
einer Behörde vorgebrachte öffentliche 
Belange der Planf eststellungsbehörde auch 
ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder 
hätten bekannt sein müssen. " ' 

c) Zu Artikel 3 Nr. 4 (§ 17 Nr. 1 und 5 WaStrG) 

— In Artikel 3 Nr. 4 ist § 17 Nr. 1 wie folgt zu 
fassen: 

„1. Die Behörden, deren Aufgabenbereich 
durch das Vorhaben berührt wird, 
haben ihre Stellungnahmen innerhalb 
einer von der Anhörungsbehörde zu 
setzenden Frist abzugeben, die drei 
Monate nicht übersteigen darf. " 

— In Artikel 3 Nr. 4 ist in § 17 Nr. 5 folgender 
Satz anzufügen: 

„Nach dem Erörterungstermin eingehende 
Stellungnahmen der Behörden müssen bei 
der Feststellung des Planes nicht berück- 
sichtigt werden; dies gilt nicht, wenn später 


von einer Behörde vorgebrachte öffentliche 
Belange der Planfeststellungsbehörde auch 
ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder 
hätten bekannt sein müssen. " 

d) Zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b (§ 10 Abs. 2 

und 4 

LuftVG) 

— In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b sind in § 10 
Abs. 2 Nr. 3 die Sätze 1 und 2 durch 
folgenden Satz zu ersetzen: 

„Die Behörden, deren Aufgabenbereich 
berührt wird, haben ihre Stellungnahmen 
innerhalb einer von der Anhörungsbehörde 
zu setzenden Frist abzugeben, die drei 
Monate nicht übersteigen darf." 

— In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d ist in § 10 
Abs. 4 folgender Satz anzufügen: 

„Nach dem Erörterungstermin eingehende 
Stellungnahmen der Behörden müssen bei 
der Feststellung des Planes nicht berück- 
sichtigt werden; dies gilt nicht, wenn später 
von einer Behörde vorgebrachte öffentliche 
Belange der Planfeststellungsbehörde auch 
ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder 
hätten bekannt sein müssen. " 

e) Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b (§ 29 Abs. la 

und 4 PBefG) 

— In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b ist § 29 Abs. 1 
Nr. 2 wie folgt zu fassen: 

„2. Die Behörden, deren Aufgabenbereich 
berührt wird, haben ihre Stellungnah- 
men innerhalb einer von der Anhö- 
rungsbehörde zu setzenden Frist abzu- 
geben, die drei Monate nicht überstei- 
gen darf. " 

— In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c ist in § 29 
Abs. 4 folgender Satz anzufügen: 

„Nach dem Erörterungstermin eingehende 
Stellungnahmen der Behörden müssen bei 
der Feststellung des Plans nicht berücksich- 
tigt werden; dies gilt nicht, wenn später von 
einer Behörde vorgebrachte öffentliche 
Belange der Planfeststellungsbehörde auch 
ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder 
hätten bekannt sein müssen. " 

Begründung 

Die Praxis zeigt, daß in einfach gelagerten Fällen 
die Behörden ihre Stellungnahmen auch in kürze- 
ren Fristen abgeben könnten. Die Neufassung 
stellt es daher in das Ermessen der Anhörungsbe- 
hörde, je nach Sachlage auch kürzere Fristen zu 
setzen. 

Auch wenn eine Behörde sich nicht innerhalb der 
Dreimonatsfrist geäußert hat, muß es möglich 
bleiben, daß sie noch im Erörterungstermin eine 
Stellungnahme abgibt. Dieselbe Regelung sieht 
auch § 3 Abs. 4 Verkehrswegeplanungsbeschleu- 
nigungsgesetz vor. Aus systematischen Gründen 
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wurde die Bestimmung über die Behandlung 
verspäteter Stellungnahmen von Behörden je- 
weils der Bestimmung über die materielle Präklu- 
sion von verspäteten Einwendungen Dritter 
gegen den Plan angefügt. 


11. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 d BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36 d Abs. 1 Nr. 3 die 
Worte „nach Ablauf der Einwendungsfrist" 
durch die Worte „nach Eingang der abschlie- 
ßenden Äußerung der Deutschen Bundes- 
bahn" zu ersetzen. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e (§ 17 Abs. 3 c 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e sind in § 17 
Abs. 3c Satz 1 die Worte „nach Ablauf der 
Einwendungsfrist" durch die Worte „nach Ein- 
gang der abschließenden Äußerung der plan- 
aufstellenden Behörde" zu ersetzen. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 4 (§ 17 WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 4 sind in § 17 Nr. 3 die Worte 
„nach Ablauf der Einwendungsfrist" durch die 
Worte „nach Eingang der abschließenden 
Äußerung des Trägers des Vorhabens" zu 
ersetzen. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b (§ 10 Abs. 2 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b sind in § 10 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 Satz 1 die Worte „nach Ablauf der 
Einwendungsfrist" durch die Worte „nach Ein- 
gang der abschließenden Äußerung des Unter- 
nehmers" zu ersetzen. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b (§ 29 Abs. la 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b sind in § 29 
Abs. la Satz 1 Nr. 4 Satz 1 die Worte „nach 
Ablauf der Einwendungsfrist" durch die Worte 
„nach Eingang der abschließenden Äußerung 
des Unternehmers" zu ersetzen. 

Begründung 

Die der Deutschen Bundesbahn, der planaufstel- 
lenden Behörde, dem Träger des Vorhabens oder 
dem Unternehmer für seine abschließende Äuße- 
rung und die der Anhörungsbehörde für den 
Abschluß der Erörterung zur Verfügung stehende 
Zeit von etwa eineinhalb Monaten kann regelmä- 
ßig und insbesondere bei umfangreicheren Ver- 
fahren und bei notwendig gewordener Verände- 
rung nicht eingehalten werden. 


12. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 d Abs. 1) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 36 d Abs. 1 die 
Nummer 4 zu streichen. 


b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e (§ 17 Abs. 3 c 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e ist in § 17 Abs. 3 c 
der Satz 3 zu streichen. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 4 (§ 17 Nr. 4 WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 4 ist in § 17 die Nummer 4 zu 
streichen. 

d) Zu Artikel 4 Nr, 3 Buchstabe b (§ 10 Abs. 2 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b ist in § 10 Abs. 2 
Nr. 5 der Satz 1 zu streichen. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe 5 (§ 29 Abs. 1 a 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b ist in § 29 Abs. 1 a 
Satz 1 Nr. 5 der Satz 1 zu streichen. 

Begründung 

Im Hinblick auf § 9 Abs. 1 UVPG kann von einer 
Erörterungsverhandlung nicht abgesehen wer- 
den. 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vor- 
gesehene Möglichkeit, bei bestimmten Vorhaben 
von einer Erörterung im Sinne von § 73 Abs. 6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes abzusehen, stellt 
bei UVP-pflichtigen Vorhaben eine Einschrän- 
kung der Öffentlichkeitsbeteiligung dar, die mit 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 UVPG nicht vereinbar ist. Der 
Erörterungstermin bei den genannten Fällen muß 
erhalten bleiben. Das gilt insbesondere dann, 
wenn es sich um wesentliche Änderungen han- 
delt. 


13. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36d Abs. 4 

BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36 d Abs. 4 der Satz 1 
durch folgende Sätze zu ersetzen: 

„Die Anfechtungsklage gegen einen Planfest- 
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi- 
gung für den Bau oder die Änderung von 
Schienenwegen der Deutschen Bundesbahn 
einschließlich der dazu gehörenden Anlagen 
hat keine auf schiebende Wirkung. Der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage gegen einen Planfest- 
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi- 
gung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs- 
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung des Planfeststel- 
lungsbeschlusses oder der Plangenehmigung 
gestellt und begründet werden. 11 

und in Satz 2 das Wort „Wiederherstellung" 
durch das Wort „Anordnung" zu ersetzen. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g (§ 17 Abs. 6 a 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g sind in § 17 
Abs. 6a der Satz 1 durch folgende Sätze zu 
ersetzen: 
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„Die Anfechtungsklage gegen einen Planfest- 
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi- 
gung für den Bau oder die Änderung von 
Bundesfemstraßen hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der auf- 
schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
gegen einen Planfeststellungsbeschluß oder 
eine Plangenehmigung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der 
Plangenehmigung gestellt und begründet 
werden. " 

und in Satz 2 das Wort „Wiederherstellung" 
durch das Wort „Anordnung" zu ersetzen. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b (§ 19 Abs. 2 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b sind in § 19 Abs. 2 
der Satz 1 durch folgende Sätze zu ersetzen: 

„Die Anfechtungsklage gegen einen Planfest- 
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi- 
gung für den Neubau oder den Ausbau von 
Bundeswasserstraßen hat keine aufschie- 
bende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Anfech- 
tungsklage gegen einen Planfeststellungs- 
beschluß oder eine Plangenehmigung nach 
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsord- 
nung kann nur innerhalb eines Monats nach 
der Zustellung des Planfeststellungsbeschlus- 
ses oder der Plangenehmigung gestellt und 
begründet werden. " 

und in Satz 2 das Wort „Wiederherstellung" 
durch das Wort „Anordnung" zu ersetzen. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d (§ 10 Abs. 6 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d sind in § 10 Abs. 6 
der Satz 1 durch folgende Sätze zu ersetzen: 

„Die Anfechtungsklage gegen einen Planfest- 
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi- 
gung für den Bau oder die Änderung von 
Verkehrsflughäfen hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der auf- 
schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
gegen einen Planfeststellungsbeschluß oder 
eine Plangenehmigung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der 
Plangenehmigung gestellt und begründet 
werden." 

und in Satz 2 das Wort „Wiederherstellung" 
durch das Wort „Anordnung" zu ersetzen. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c (§ 29 Abs. 6 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c sind in § 29 Abs. 6 
der Satz 2 durch folgende Sätze zu ersetzen: 

„Die Anfechtungsklage gegen einen Planfest- 
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi- 


gung für den Bau oder die Änderung von 
Betriebsanlagen für Straßenbahnen hat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage gegen einen Planfeststel- 
lungsbeschluß oder eine Plangenehmigung 
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge- 
richtsordnung kann nur innerhalb eines Mo- 
nats nach der Zustellung des Planfeststellungs- 
beschlusses oder der Plangenehmigung ge- 
stellt und begründet werden. " 

und in Satz 3 das Wort „Wiederherstellung" 
durch das Wort „Anordnung" zu ersetzen. 

Begründung 

In Ergänzung zu den im Entwurf der Bundesregie- 
rung bereits vorgesehenen Vorschriften zur Straf- 
fung des Verfahrens des einstweiligen Rechts- 
schutzes soll geregelt werden, daß Rechtsbehelfe 
gegen Planfeststellungsbeschlüsse und Plange- 
nehmigungen keine aufschiebende Wirkung ha- 
ben. Das Regel-Ausnahme-Verhältnis der auf- 
schiebenden Wirkung zum Sofortvollzug wird 
damit umgekehrt. Eine gesonderte Anordnung 
und Begründung des Sofortvollzuges durch die 
Planfeststellungsbehörde wird entbehrlich. Dies 
führt zu einer erheblichen Arbeitsentlastung der 
Planfeststellungsbehörden und setzt damit perso- 
nelle Ressourcen für die beschleunigte Abwick- 
lung anhängiger Planfeststellungsverfahren frei. 

Dabei handelt es sich um ein bundesweites An- 
liegen, das nicht auf den Geltungsbereich des 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes 
beschränkt werden und auch nicht allein mit der 
besonderen Situation der neuen Länder begrün- 
det werden kann. 

Die Rechtsposition des betroffenen Bürgers 
ändert sich insofern nicht, als er sowohl im Falle 
der Anordnung des Sofortvollzuges kraft Gesetzes 
als auch im Falle der Anordnung des Sofortvoll- 
zuges durch Verwaltungsentscheidung die Mög- 
lichkeit hat, einen Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung zu stellen. 

Klarstellung, daß der Antrag nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnimg inner- 
halb der Monatsfrist auch begründet werden 
muß. 


14. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 d Abs. 4 und 5 
BundesbahnG) 

Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g (§ 17 Abs. 6 a 

und 6 b FStrG) 

Zu Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b (§ 19 Abs. 2 

und 3 WaStrG) 

Zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d (§ 10 Abs. 6 

und 7 LuftVG) 

Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c (§ 29 Abs. 6 

und 7 PBefG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge- 
bungsverfahren § 36 d Abs. 4 und 5 Bundes- 
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bahnG, § 17 Abs. 6 a und 6 b FStrG, §19 Abs. 2und 
3 WaStrG, § 10 Abs. 6 und 7 LuftVG und § 29 
Abs. 6 und 7 PBefG im Hinblick auf folgendes 
Problem zu überprüfen: 

In den genannten Vorschriften wird jeweüs für 
den Antrag auf Wiederherstellung der aufschie- 
benden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO 
eine Monatsfrist normiert, die im Zeitpunkt der 
Anordnung des Sofortvollzugs, bei Eintritt neuer 
Tatsachen mit dem Zeitpunkt der Kenntniserlan- 
gung von diesen Tatsachen zu laufen beginnt. 
Außerdem wird für die Klage vorgeschrieben, daß 
der Kläger innerhalb einer Frist von sechs Wochen 
die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel anzugeben hat, wobei § 87 b Abs. 3 
und § 128a VwGO entsprechend gelten. 

Nach § 58 Abs. 1 VwGO beginnt die Frist für ein 
Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf nur 
zu laufen, wenn der Beteiligte über den Rechtsbe- 
helf, die Verwaltungsbehörde oder das Gericht, 
bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den 
Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt 
worden ist. Die Vorschrift erfaßt nach ihrem 
Wortlaut möglicherweise auch die Fristen nach 
den vorstehend genannten neuen Vorschriften, 
da auch der Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO 
als ein Rechtsbehelf anzusehen ist. 

Andererseits ist in der vergleichbaren Vorschrift 
in § 10 Abs. 3 Satz 5 und 6 des Asylverfahrensge- 
setzes ein Hinweis auf die Möglichkeit vorge- 
schrieben, einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
zu stellen; außerdem gilt nach dieser Vorschrift 
§ 58 VwGO entsprechend. 

Es bedarf daher der Klarstellung, ob § 58 VwGO 
auch für die Fristen nach den obengenannten 
neuen Vorschriften gilt. 

Außerdem sollte geprüft werden, ob nicht in § 36 d 
Abs. 5 Satz 2 BundesbahnG, in § 17 Abs. 6 b Satz 2 
FStrG, in § 19 Abs. 3 Satz 2 WaStrG, in § 10 Abs. 7 
Satz 2 LuftVG und in § 29 Abs. 7 Satz 2 PBefG vor 
dem Zitat „§ 87b Abs. 3 und § 128a der Verwal- 
tungsgerichtsordnung" noch die Angabe „§ 58," 
einzufügen ist. Die Betroffenen sollten auch über 
die Frist von sechs Wochen für die Angabe der zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweis- 
mittel belehrt werden. 


15. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 d Abs. 5 

BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36 d Abs. 5 Satz 1 
nach dem Wort „Begründung" die Worte „sei- 
ner Klage" einzufügen. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g (§ 17 Abs. 6b 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g sind in § 17 
Abs. 6b Satz 1 nach dem Wort „Begründung" 
die Worte „seiner Klage" einzufügen. 


c) Zu Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b (§ 19 Abs. 3 

WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b sind in § 1 9 Abs. 3 
Satz 1 nach dem Wort „Begründung" die 
Worte „seiner Klage" einzufügen. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d (§ 10 Abs. 7 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d sind in § 1 0 Abs. 7 
Satz 1 nach dem Wort „Begründung" die 
Worte „seiner Klage" einzufügen. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c (§ 29 Abs. 7 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c sind in § 29 Abs. 7 
Satz 1 nach dem Wort „Begründung" die 
Worte „seiner Klage“ einzufügen. 

Begründung 

Es wird klargestellt, daß sich die Sechswochenfrist 
allein auf die Begründung der Klage bezieht. 


16. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 d Abs. 6 Satz 2 

BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 36d Abs. 6 in Satz 2 
einzufügen: 

nach dem Wort „Mängel" die Worte „bei der 
Abwägung oder eine Verletzung von Verfah- 
rens- oder Formvorschriften", 

nach dem Wort „Planergänzung" die Worte 
„oder durch ein ergänzendes Verfahren" und 
am Ende folgender Halbsatz: 

„ ; §§45 und 46 Verwaltungsverfahrensgesetz 
und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen bleiben unberührt". 

b) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g (§ 17 Abs. 6c 

Satz 2 FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g sind in § 17 
Abs. 6c in Satz 2 einzufügen: 

nach dem Wort „Mängel" die Worte „bei der 
Abwägung oder eine Verletzung von Verfah- 
rens- oder Formvorschriften", 

nach dem Wort „Planergänzung" die Worte 
„oder durch ein ergänzendes Verfahren" und 
am Ende folgender Halbsatz: 

„ ; §§45 und 46 Verwaltungsverfahrensgesetz 
und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen bleiben unberührt". 

c) Zu Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b (§ 19 Abs. 4 

Satz 2 
WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b sind in § 1 9 Abs. 4 
in Satz 2 einzufügen: 

nach dem Wort „Mängel" die Worte „bei der 
Abwägung oder eine Verletzung von Verfah- 
rens- oder Formvorschriften", 
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nach dem Wort „Planergänzung" die Worte 
„oder durch ein ergänzendes Verfahren" und 
am Ende folgender Halbsatz: 

„ ; §§45 und 46 Verwaltungsverfahrensgesetz 
und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen bleiben unberührt". 

d) Zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d (§ 10 Abs. 8 

Satz 2 
LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe d sind in § 10 Abs. 8 
in Satz 2 einzufügen: 

nach dem Wort „Mängel" die Worte „bei der 
Abwägung oder eine Verletzung von Verfah- 
rens- oder Formvorschriften“, 

nach dem Wort „Planergänzung" die Worte 
„oder durch ein ergänzendes Verfahren" und 
am Ende folgender Halbsatz: 

„ ; §§ 45 und 46 Verwaltungsverfahrensgesetz 
und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen bleiben unberührt". 

e) 

Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c (§ 29 Abs. 8 

Satz 2 
PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe c sind in § 29 Abs. 8 
in Satz 2 einzufügen: 

nach dem Wort „Mängel" die Worte „bei der 
Abwägung oder eine Verletzung von Verfah- 
rens- oder Formvorschriften", 

nach dem Wort „Planergänzung" die Worte 
„oder durch ein ergänzendes Verfahren" und 
am Ende folgender Halbsatz: 

„ ; §§45 und 46 Verwaltungsverfahrensgesetz 
und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen bleiben unberührt". 

Begründung 

Die Rechtsschutzgarantie verlangt nicht in jedem 
Falle die Aufhebung von Planungsentscheidun- 
gen; der einzelne hat jedoch einen Rechtsan- 
spruch darauf, daß nur durch eine Entscheidung 
in seine Rechte eingegriffen wird, die aufgrund 
eines ordnungsgemäßen Verfahrens unter Beach- 
tung der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
zustande gekommen ist. Soweit Verfahrensvor- 
schriften, z. B. über Beteiligungsrechte, verletzt 
worden sind, kann dies in einem ergänzenden 
Verfahren bereinigt werden. Die Mißachtung von 
Formvorschriften kann ebenfalls noch nachträg- 
lich geheilt werden, ohne daß dadurch Rechte des 
Betroffenen verletzt werden. Soweit aufgrund des 
ergänzenden Verfahrens und dessen Ergebnissen 
eine Änderung oder Ergänzung des Planfeststel- 
lungsbeschlusses erforderlich wird, kann dem 
durch ein Ändenmgs- oder Ergänzungsplanfest- 
stellungsverfahren oder eine Entscheidung nach 
§ 76 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz Rech- 
nung getragen werden. § 45 Verwaltungsverfah- 
rensgesetz und die entsprechenden Vorschriften 
der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder 
bleiben unberührt. 


17. a) Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 e Abs. 1 

BundesbahnG) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 36 e Abs. 1 in Satz 2 das 
Semikolon durch einen Punkt zu ersetzen,* der 
bisherige zweite Halbsatz wird Satz 3. 

b) Zu Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe a (§ 18 f Abs. 1 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe a ist in § 1 8 f Abs. 1 
in Satz 2 das Semikolon durch einen Punkt zu 
ersetzen; der bisherige zweite Halbsatz wird 
Satz 3. 

c) Zu Artikel 3 Nr. 6 (§ 20 Abs. 1 WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 6 ist in § 20 Abs. 1 in Satz 2 das 
Semikolon durch einen Punkt zu ersetzen,* der 
bisherige zweite Halbsatz wird Satz 3. 

d) Zu Artikel 4 Nr. 4 (§ 27 e Abs. 1 LuftVG) 

In Artikel 4 Nr, 4 ist in § 27 e Abs. 1 in Satz 2 das 
Semikolon durch einen Punkt zu ersetzen; der 
bisherige zweite Halbsatz wird Satz 3. 

e) Zu Artikel 5 Nr. 4 (§ 29 a Abs. 1 PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 4 ist in § 29 Abs. 1 in Satz 2 das 
Semikolon durch einen Punkt zu ersetzen; der 
bisherige zweite Halbsatz wird Satz 3. 

Begründung 

Die Voraussetzungen für die vorzeitige Besitzein- 
weisung nach den entsprechenden Vorschriften 
müssen kumulativ vorliegen. Da sich der im 
Entwurf formulierte letzte Halbsatz der jeweiligen 
Absätze auf den gesamten Absatz bezieht, muß 
das Semikolon des letzten Satzes des Entwurfes 
durch einen „Punkt" ersetzt werden. 


18. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 e BundesbahnG) 

a) In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 36 e folgender Absatz 7 
anzufügen: 

„ (7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige 
Besitzeinweisung hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der auf- 
schiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt und 
begründet werden. " 

b) Zu Artikel 2 Nr. 3 (§ 18f FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 3 sind folgende Buchstaben f 
und g anzufügen: 

„f) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6 a 
eingefügt: 

,(6a) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzei- 
tige Besitzeinweisung hat keine aufschie- 
bende Wirkung, Der Antrag auf Anord- 
nung der aufschiebenden Wirkung nach 
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts- 
ordnung kann nur innerhalb eines Monats 
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nach der Zustellung des Besitzeinwei- 
sungsbeschlusses gestellt und begründet 
werden.' 

g) In Absatz 7 wird die Zahl ,6' durch die Zahl 
,6a' ersetzt." 

c) Zu Artikel 3 Nr. 6 (§ 20 WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 6 ist in § 20 folgender Absatz 7 
anzufügen: 

„(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige 
Besitzeinweisung hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der auf- 
schiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt und 
begründet werden. " 

d) Zu Artikel 4 Nr. 4 (§ 27 e Abs. 7 — neu — 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 4 ist in § 27 e folgender Absatz 7 
anzufügen: 

„(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige 
Besitzeinweisung hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der auf- 
schiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt und 
begründet werden. " 

e) Zu Artikel 5 Nr. 4 (§ 29 a Abs. 7 — neu — 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 4 ist in § 29 a folgender Absatz 7 
anzufügen: 

„(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige 
Besitzeinweisung hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der auf- 
schiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt und 
begründet werden. " 

Begründung 

Die entsprechende Regelung zur Verfahrensbe- 
schleunigung im Baugesetzbuch hat sich bewährt 

und sollte daher übernommen werden. 


19. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 49 BundesbahnG) 

In Artikel 1 ist Nummer 4 zu streichen. 

Begründung 

Die in § 49 Bundesbahngesetz festgeschriebene 
Informationspflicht ist auch weiterhin rechtlich zu 
verankern, um die erforderliche frühzeitige Mit- 
wirkung der Länder beizubehalten. Außerdem 
gibt es nicht in allen Ländern Raumordnungsver- 
fahren. 


Nach § 49 Bundesbahngesetz sind Planungen für 
größere Eisenbahnbauten rechtzeitig den betei- 
ligten obersten Landesverkehrsbehörden zur 
Stellungnahme zu übermitteln. Damit ist sicher- 
gestellt, daß die Länder nicht erst im Raumord- 
nungsverfahren, sondern bereits bei der ver- 
kehrspolitischen Zielfindung beteiligt werden. 
Damit verbunden ist ferner die Beteiligung der 
Länder schon bei der Entscheidung, welche Pla- 
nungsvarianten in ein späteres Raum Ordnung s - 
verfahren einzubeziehen sind. 

Ein Verzicht auf diese Beteiligung nach § 49 
Bundesbahngesetz bringt keine Vorteile unter 
dem Gesichtspunkt der Verfahrensbeschleuni- 
gung, da die Begründung zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung selbst darauf hinweist, daß auch 
ohne diese Bestimmung die frühzeitige Beteili- 
gung von Trägem öffentlicher Belange ein Pla- 
nungsgrundsatz sei, der keiner gesetzlichen 
Regelung bedürfe. Unter dem Gesichtspunkt der 
Verfahrensbeschleunigung erscheint es sogar 
angeraten, daß die Deutsche Bundesbahn als 
Vorhabensträger sich zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt mit den obersten Landesverkehrs be- 
hörden über ihre Planungen abstimmt und zwar 
sowohl in den Fällen, in denen ein Raumord- 
nungsverfahren durchzuführen ist als auch in 
allen anderen Fällen. Auch die Verkehrsminister 
und -Senatoren der Länder haben auf ihrer Kon- 
ferenz am 29./30. Oktober 1992 gefordert, daß 
wegen der erforderlichen frühzeitigen Mitwir- 
kung der Länder § 49 Bundesbahngesetz inhalt- 
lich unverändert beibehalten wird. 


20. Zu Artikel 2 vor Nummer 1 (§ 9 Abs. 10 FStrG) 

In Artikel 2 ist vor Nummer 1 folgende Nummer 01 
einzufügen: 

,01. In § 9 Abs. 10 werden nach dem Wort 
„festgestellt" die Worte „oder genehmigt" 
eingefügt.' 

Begründung 

Die Plangenehmigung ist der Planfeststellung 
gleichzustellen. 

21. Zu Artikel 2 Nr. 1 (§ 16 Abs. 1, 2 und 3 FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 1 sind in § 16 

— die Absätze 1 und 2 zu streichen; 

— in Absatz 3 der Satz 3 wie folgt zu fassen: 

„Bundesplanungen, die mit den Erfordernis- 
sen der Raumordnung und Landesplanung 
abgestimmt sind, haben Vorrang vor Orts- und 
Landesplanungen. " 

Als Folge ist Artikel 10 nach der Überschrift 
wie folgt zu fassen: 

,Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü- 
fung vom 12. Febmar 1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt 
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geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
12. Juni 1990 (BGBL I S. 1080) wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 15 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „nach 
§ 16 Abs. 1 des Bundesfemstraßengesetzes 
und“ gestrichen. 

2. In Nummer 9 der Anlage zu § 3 wird die 
Angabe „§ 36" durch die Angabe „§ 36b" 
ersetzt.' 


Begründung 

a) Raumordnungsverfahren und Linienbestim- 
mungsverfahren haben beide zum Ziel, das 
geplante Vorhaben raumordnerisch zu beur- 
teilen. Das Linienbestimmungsverfahren ist im 
Kern ein zusätzliches fachgesetzlich geregeltes 
Raumordnungsverfahren. Eine Konzentration 
in einem Verfahren dient der Verfahrensbe- 
schleunigung. Im Hinblick darauf, daß das der 
Linienbestimmung durch den Bundesminister 
für Verkehr regelmäßig vorgeschaltete Raum- 
ordnungsverfahren bereits alle für die Trassen- 
findung notwendigen Untersuchungen leistet, 
führt die Linienbestimmung zu einer verzö- 
gernden Doppelprüfung. Die Ermittlung der 
raumbedeutsamen Auswirkungen eines Vor- 
habens obliegt seit jeher und von Verfassungs 
wegen den Ländern. 

Die Raumordnungsfunktion des Linienbestim- 
mungsverfahrens kann ohne weiteres durch 
das Raumordnungsverfahren ersetzt werden. 
Für die die Ländergrenzen übergreifende Pla- 
nung des Bundes, die die Schaffung eines 
bundesweiten Verkehrswegenetzes nach ein- 
heitlichen Kriterien sowie die Verknüpfung 
aller Verkehrsträger sicherstellen soll, ist in der 
mehrstufigen Verkehrswegeplanung hinrei- 
chend Raum. Der Bund ist zur Wahrung der 
länderübergreifenden Raumordnungsbelange 
nicht auf ein förmliches Linienbestimmungs- 
verfahren angewiesen, weil die weiträumigen 
Verkehrsverbindungen bereits im Bundesver- 
kehrswegeplan und im Bedarfsplan bestimmt 
werden und der Bund als Vorhabensträger 
entscheiden kann, für welche Trasse ein 
Raumordnungs verfahren durchgeführt wer- 
den soll. 

Sonstige Belange des Bundes als des Trägers 
der Straßenbaulast und damit des finanz- 
und haushaltspolitisch Verantwortlichen kön- 
nen durch interne Abstimmung im Rahmen 
der Bundesauftragsverwaltung auf allen Stu- 
fen der Planung hinreichend gewahrt wer- 
den. 

b) Wie in der in Artikel 1 Nr. 2 des Entwurfs für 
§ 36 Bundesbahngesetz vorgesehenen Neufas- 
sung soll auch hier klargestellt werden, daß der 
Vorrang für konkrete Projektplanungen gilt, 
die mit den Erfordernissen der Raumordnung 
und Landesplanung abgestimmt sind. 


22. Zu Artikel 2 nach Nummer 1 (§ 16a Abs. 2 

FStrG) 

In Artikel 2 ist nach Nummer 1 folgende Num- 
mer 1 a einzufügen: 

,1a. In § 16a Abs. 2 ist das Wort „und" durch das 
Wort „oder" zu ersetzen.' 

Begründung 

Nach § 16a Abs. 2 Bundesfemstraßengesetz ist 
die Absicht, Vorarbeiten an einem Grundstück 
auszuführen, dem Eigentümer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen 
vorher unmittelbar und durch ortsübliche Be- 
kanntmachung in den Gemeinden, in deren 
Bereich die Vorarbeiten durchzuführen sind, 
bekanntzugeben. Bei dieser doppelten Informa- 
tion der Betroffenen in unmittelbarer Form und 
durch öffentliche Bekanntmachung handelt es 
sich um einen zusätzlichen, in der Regel verzicht- 
baren Verwaltungsaufwand. § 16 a Abs. 2 ist 
daher der vorgesehenen Neuregelung von § 36 a 
Abs. 2 Bundesbahngesetz anzugleichen. 

23. a) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b (§ 17 Abs. la 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe b ist in § 17 Abs. 1 a 
nach Satz 2 folgender Satz einzufügen: 

„ § 75 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen gelten entsprechend. " 

b) Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b (§ 8 Abs. 2 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe b ist in § 8 Abs. 2 
Satz 3 wie folgt zu fassen: 

„§ 75 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen gelten entsprechend." 

c) Zu Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b (§ 28 Abs. la 

PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe b ist in § 28 Abs. 1 a 
Satz 3 durch folgende Sätze zu ersetzen: 

„§ 75 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes und die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen gelten entsprechend. Vor Er- 
hebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage 
bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vor- 
verfahren. " 

Begründung 

Die Regelung sollte für alle in dem Gesetzentwurf 
genannten Gesetze wortgleich vorgesehen wer- 
den. 


24. a) Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e (§ 17 Abs. 3 a 

FStrG) 

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe e ist in § 17 Abs. 3 a 
das Wort „Behörden" durch die Worte „Behör- 
den, deren Aufgabenbereich durch das Vorha- 
ben berührt wird, " zu ersetzen. 
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b) Zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b ist in § 10 Abs. 2 
Nr. 1 Satz 2 das Wort „beteiligten" durch die 
Worte „in ihrem Aufgabenbereich durch das 
Vorhaben berührten" zu ersetzen. 

c) Zu Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b (§ 29 Abs. 1 a 

Nr. 1 PBefG) 

In Artikel 5 Nr. 3 Buchstabe b ist in § 29 Abs. 1 a 
Nr. 1 das Wort „Behörden" durch die Worte 
„Behörden, deren Aufgabenbereich durch das 
Vorhaben berührt wird, " zu ersetzen. 

Begründung zu Buchstaben a bis c 

Anpassung des Wortlautes bei den entsprechen- 
den Vorschriften der Artikel 1, 4 und 5 aus 
Gründen der Klarstellung. 


25. Zu Artikel 3 Nr. 2 (§ 13 Abs. 1 Satz 2 WaStrG) 

In Artikel 3 Nr. 2 sind in § 13 Abs. 1 Satz 2 die 
Worte „und privaten" zu streichen. 

Begründung 

Gegenstand der Linienbestiminung als raumord- 
nerische Entscheidung sind ausschließlich öffent- 
liche Belange. 


26. Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe c (§ 8 Abs. 3 

LuftVG) 

In Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe c ist § 8 Abs. 3 Satz 1 
wie folgt zu fassen: 

„Planfeststellung und Plangenehmigung können 
bei Änderungen oder Erweiterungen von unwe- 
sentlicher Bedeutung unterbleiben. “ 

Begründung 

Es ist klarzustellen, daß bei Änderungen oder 
Erweiterungen von unwesentlicher Bedeutung 
sowohl die Plangenehmigung als auch die Plan- 
feststellung unterbleiben kann. Der Vorschlag 
lehnt sich an die Formulierung von § 36 b Abs. 3 
BundesbahnG, § 17 Abs. 2 FStrG und § 14 Abs. 1 b 
WaStrG in der Fassung des Entwurfs an. 


27. Zu Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe d (§ 8 Abs. 6 

LuftVG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge- 
bungsverfahren zu prüfen, ob nicht in Artikel 4 
Nr. 1 Buchstabe d (§ 8 Abs. 6 Satz 2 LuftVG) das 
Zitat „. . . die in der Luftverkehrs-Zulassungs- 
Ordnung vorgeschriebenen Angaben" aus Grün- 
den der Rechtsklarheit näher — etwa durch den 
Hinweis auf § 42 Abs. 2, § 52 Abs. 2 oder § 57 
Abs. 2 LuftVZO — präzisiert werden sollte. 


28. Zu Artikel 7 (ROG) 

Artikel 7 ist zu streichen. 

Begründung 

Aus rechtssystematischen Gründen ist es nicht 
sinnvoll, Regelungen für Fristen, innerhalb deren 
Raumordnungsverfahren einzuleiten bzw. abzu- 
schließen sind, in § 6a des Raumordnungsgeset- 
zes nur für bestimmte Arten von Vorhaben zu 
treffen. Deshalb bereitet der für die Raumordnung 
zuständige Bundesminister derzeit eine Ände- 
rung des Raumordnungsgesetzes vor, in der die 
Befristung von Raumordnungsverfahren einer 
generellen Regelung zugeführt werden soll. 

Im übrigen erscheint die im neuen Absatz 7 a 
vorgesehene Regelung der Rechtsfolgen bei nicht 
fristgemäßem Abschluß von Raumordnungsver- 
fahren auch nicht sachgerecht. Da bei Durchfüh- 
rung eines Raumordnungsverfahrens die Erfor- 
dernisse der Raumordnung und Landesplanung 
offensichtlich berührt sind, würde deren Nichtbe- 
rücksichtigung im nachfolgenden Zulassungsver- 
fahren zu Abwägungsfehlem führen. 


29. Zu Artikel 8 Nr. 3 

In Artikel 8 ist Nummer 3 wie folgt zu fassen: 

,3. Nummer 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. Planfeststellungsverfahren für den Neu- 
bau oder den Ausbau von Bundeswasser- 
straßen. " 1 

Begründung 

Das Bundeswasserstraßengesetz regelt das Plan- 
feststellungsverfahren für den Neubau oder Aus- 
bau einheitlich für alle Bundeswasserstraßen. Da 
Gründe für einen unterschiedlichen Rechtszug 
nicht erkennbar sind, sollte das Oberverwaltungs- 
gericht auch bei Streitigkeiten im Planfeststel- 
lungsverfahren für den Ausbau von Seewasser- 
straßen in erster Instanz zuständig sein. 


30. Zu Artikel 9 Nr. 1 

In Artikel 9 Nr. 1 ist das Zitat „§§ 3 Abs. 3, 4, 5" 
durch das Zitat „§§ 3 Abs. 3, 4" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Regelung des § 3 Abs. 5 sollte beibehalten 
werden, da ihre Streichung in Widerspruch zu 
dem gewünschten Beschleunigungseffekt steht. 


31. Zu Artikel 9 Nr. 1 (§ 5 Abs. 3 Verkehrswege- 
planungsbeschleunigungs- 
gesetz) 

In Artikel 9 Nr. 1 ist die Angabe „ §§ 4 und 5 Abs. 3, 
§§ 6 und 7" durch die Angabe „§§ 4, 6 und 7" zu 
ersetzen. 
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Begründung 

§ 5 Abs. 3 des Verkehrswegeplanungsbeschleuni- 
gungsgesetzes regelt speziell das Verfahren vor 
dem Bundesverwaltungsgericht, das hier erst- 
instanzlich tätig wird. Es erscheint nicht sicher, ob 
die allgemeinen Regelungen auch für dieses 
besondere Verfahren anzuwenden wären. Im 
Interesse der Rechtsklarheit sollte § 5 Abs. 3 
des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge- 
setzes daher fortgelten. 


32. Zu Artikel 9 Nr. 2 (§ 9 Verkehrswege- 

planungsbeschleunigungsG) 

In Artikel 9 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen: 

,2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Für die Enteignung gelten die §§ 86, 
87, 90 bis 92 des Baugesetzbuches entspre- 


chend, soweit keine landesrechtlichen Re- 
gelungen bestehen. Für die Enteignungs- 
entschädigung gelten die §§93 bis 103 des 
Baugesetzbuches, soweit keine landes- 
rechtlichen Regelungen bestehen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Enteignungsverfahren richtet 
sichnachden§§ 104 bis 115 und 117 bis 122 
des Baugesetzbuches, soweit keine landes- 
rechtlichen Regelungen bestehen. " 1 

Begründung 

Für die vorzeitige Besitzeinweisung gelten die 
Vorschriften in den einzelnen Fachgesetzen, so 
daß § 116 BauGB nicht anwendbar ist. Da § 7 des 
Beschleunigungsgesetzes aufgehoben wird, ist 
der Wortlaut des § 9 Abs. 2 Verkehrswegepla- 
nungsbeschleunigungsgesetz entsprechend zu 
ändern. 
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Anlage 3 


Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 


Zu Nummer 1 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36 
BundesbahnG]) 


Die Bundesregierung stimmt dem Satzteil „, die mit 
den Erfordernissen der Raumordnung und Landespla- 
nung abgestimmt sind, " der vorgeschlagenen Neufas- 
sung nicht zu. 

Nach der raumordnerischen Leitvorstellung in § 1 
Abs. 4 Raumordnungsgesetz soll sich die Ordnung der 
Teilräume in die Ordnung des Gesamtraumes einfü- 
gen. Die Raumordnungsklauseln des geltenden § 16 
Abs. 2 Satz 2 FStrG und des § 13 Abs. 3 Satz 1 WaStrG 
sind Konkretisierungen dieses Leitgedankens für 
Bundesfern- und -Wasserstraßenplanungen als Aus- 
fluß der Bundesraumordnung. Der Vorrang der Bun- 
desplanung ist durch das Raumordnungsgesetz 
inhaltlich sachgerecht gestaltet: Die Ziele und Grund- 
sätze der Raumordnung sind zu beachten. Die 
Beschränkung des Vorrangs auf abgestimmte Bun- 
desplanungen, die im Ergebnis Emvemehmensre ge- 
lungen voraussetzen, würde seiner Aufhebung 
gleichkommen und damit zugleich den Leitvorstel- 
lungen der Raumordnung widersprechen. 


Zu Nummer 2 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 1 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2a 
[§ 17 Abs. 1 FStrG], Artikel 3 Nr. 3 a 
[§ 14 Abs. 1 Satz 2 WaStrG], 

Artikel 4 Nr. 1 a [§ 8 Abs. 1 Satz 2 
LuftVG], Artikel 5 Nr. la [§ 28 
Abs. 1 Satz 2 PBefG]) 


Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Die Verpflichtung zur Prüfung der Umweltverträg- 
lichkeit eines Vorhabens ergibt sich unmittelbar aus 
§ 3 des UVPG. Sie muß in den Verkehrswegegesetzen, 
die das UVPG imberührt lassen, nicht noch einmal 
wiederholt werden. 

Soweit der Bundesrat es für erforderlich hält, deutlich 
machen zu müssen, daß das Ergebnis der Umweltver- 
träglichkeitsprüfung und nicht die Umweltverträg- 
lichkeit selbst bei der Abwägung zu berücksichtigen 
sei, ist darauf hinzuweisen, daß sich dies aus § 1 Nr. 2 
und § 12 des UVPG ergibt und im Fachplanungsrecht 
nicht mehr ausdrücklich wiederholt werden muß. 


Zu Nummer 3 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 2 
Satz 1 BundesbahnG], Artikel 2 
Nr. 2b [§ 17 Abs. la Satz 1 FStrG], 
Artikel 3 Nr. 3 [§ 14 Abs. la Satz 1 
WaStrG], Artikel 4 Nr. lb [§ 8 
Abs. 2 Satz 1 LuftVG], Artikel 5 
Nr. lb [§ 28 Abs. la Satz 1 PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs der Plangenehmigung auf sol- 
che Fälle, in denen Rechte anderer nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden, würde in der praktischen 
Anwendung kaum Vorteile bringen. Insbesondere die 
Einführung eines neuen unbestimmten Rechtsbegriffs 
würde zu Unsicherheiten bei der Anwendung der 
Plangenehmigung und zusätzlichen verwaltungsge- 
richtlichen Verfahren zur Überprüfung der jeweiligen 
Auslegung führen. 


Zu Nummer 4 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 2 
Satz 1 BundesbahnG], Artikel 2 
Nr. 2b [§ 17 Abs. la FStrG], 

Artikel 3 Nr. 3b [§ 14 Abs. la 
WaStrG], Artikel 4 Nr. lb [§ 8 
Abs. 2 LuftVG], Artikel 5 Nr. lb 
[§ 28 Abs. la PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Die Berücksichtigung der Umweltbelange bei der 
Plangenehmigung wird durch die Beteiligung der 
Umwelt- und Naturschutzbehörden ausreichend gesi- 
chert. 

Eine Bindung der Plangenehmigung an die zusätzli- 
che Voraussetzung, daß erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt nicht zu besorgen sind, reduziert den 
Anwendungsbereich der Plangenehmigung gerade 
auch für solche Fälle, in denen im Benehmen mit den 
Umweltbehörden Ausgleichsmaßnahmen für Um- 
welteingriffe festgelegt werden. 

Die Einführung weiterer tatbestandlicher Vorausset- 
zungen, zudem noch neuer unbestimmter Rechtsbe- 
griffe („Erheblichkeit der Auswirkungen") würde zu 
Unsicherheiten bei der Anwendung der Plangeneh- 
migung und zusätzlichen verwaltungs gerichtlichen 
Verfahren zur Überprüfung der jeweiligen Auslegung 
dieses unbestimmten Rechtsbegriffes führen. Dies ist 
mit den Zielen der Rechtsvereinfachung sowie der 
Vereinfachung und Beschleunigung der Planungsver- 
fahren nicht vereinbar. 
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Zu Nummer 5 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 2 
Satz 1 BundesbahnG], Artikel 2 
Nr. 2b [§ 17 Abs. la Satz 1 FStrG], 
Artikel 3 Nr. 3b [§ 14 Abs. la Satz 1 
WaStrG], Artikel 4 Nr. lb [§ 8 
Abs. 2 Satz 1 LuftVG], Artikel 5 
Nr. lb [§ 28 Abs. la Satz 1 PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 6 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 3 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2c 
[§ 17 Abs. 2 FStrG], Artikel 3 Nr. 3b 
[§ 14 Abs. lb WaStrG], Artikel 4 
Nr. 1 [§ 8 Abs. 3 LuftVG], Artikel 5 
Nr. 1 c [§ 28 Abs. 2 PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Der Begriff der öffentlichen Belange umfaßt auch die 
Umweltbelange. Diese bedürfen deshalb keiner aus- 
drücklichen Erwähnung. 

Der von der Bundesregierung vorgeschlagene Wort- 
laut unterscheidet sich insoweit nicht vom geltenden 
Gesetzeswortlaut. 


Zu Nummer 7 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 4 
BundesbahnG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Verla- 
gerung der Zuständigkeit für das Anhörungsverfah- 
ren entspricht der Regelung für die Bundeswasserstra- 
ßen, die — wie die Verkehrswege der Bundeseisen- 
bahnen — ebenfalls in bundeseigener Verwaltung 
geführt werden. Dort hat sich die Regelung bewährt, 
daß Anhörung und Planfeststellung von derselben 
sachkundigen Behörde durchgeführt werden. Der von 
den Ländern befürchtete Kompetenzverlust ist nicht 
so groß, daß auf den damit verbundenen Beschleuni- 
gungseffekt verzichtet werden sollte. 


Zu Nummer 8 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 4 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2d 
[§ 17 Abs. 2a FStrG], Artikel 3 
Nr. 3b [§ 14 Abs. 1 c WaStrG], 

Artikel 4 Nr. 1 d [§ 8 Abs. 4 LuftVG], 
Artikel 5 Nr. 1 d [§ 28 Abs. 2a 
PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Sie hält ausdrückliche gesetzliche Vorschriften über 
die Notifizierung gegenüber der EG -Kommission, zu 
der Artikel 2 Abs. 3 Buchstabe c der Richtlinie 
85/337/EWG verpflichtet, insbesondere aus Gründen 
der Rechtsklarheit für erforderlich, da das UVPG 
keine entsprechenden Regelungen enthält. 


Die Mitteilung der Bundesregierung an die EG- 
Kommission vom 5. Juni 1992 über die vollständige 
Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG bezog sich auf 
das zu diesem Zeitpunkt geltende nationale Recht; sie 
konnte die jetzt vorgesehene Neuregelung der Plan- 
genehmigung, die sich insbesondere durch die Kon- 
zentrationswirkung von der bisherigen Plangenehmi- 
gung unterscheidet, nicht erfassen. 

Es trifft zu, daß die EG-Kommission wegen des Feh- 
lens eines ausdrücklichen Hinweises auf die Notifizie- 
rungspflicht im Wortlaut des Verkehrswegeplanungs- 
beschleunigungsgesetzes keine Einwände erhoben 
hat. Dieses Gesetz ist jedoch — im Unterschied zum 
vorliegenden Gesetzentwurf — zeitlich befristet und 
räumlich in seinem Geltungsbereich beschränkt. 

Im übrigen wird der Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit bei der Kommis- 
sion der Europäischen Gemeinschaft initiativ werden 
und eine Änderung der Richtlinie 85/337/EWG Vor- 
schlägen. Inhalt der Änderung soll sein, für den 
Verkehrswegebau eine Notifizierung nach Artikel 2 
der Richtlinie nicht durchführen zu müssen, wenn von 
der Anwendung der Richtlinie bei Vorhaben abgewi- 
chen wird, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder 
die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme 
ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schrift- 
lich einverstanden erklärt haben und 

2. mit den Trägem öffentlicher Belange, deren Auf- 
gabenbereiche berührt werden, das Benehmen 
hergestellt worden ist. 

Diese Initiative geht zurück auf einen Beschluß des 
Bundeskabinetts, der im Zusammenhang mit der 
Entscheidung über den Gesetzentwurf im November 
1992 getroffen wurde. 

Dabei haben der Bundesminister für Verkehr und der 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reak- 
torsicherheit folgendes erklärt: 

„Der Bundesminister für Verkehr und der Bundesmi- 
nister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
sind sich darüber einig, daß das Instrument der 
Plangenehmigung für den Verkehrswegebau einen 
beschleunigenden Effekt haben kann. 

Sie sind sich weiter darüber einig, daß nach dem 
geltenden Recht der Europäischen Gemeinschaft 
(Richtlinie 85/337/EWG) ein Vorhaben, das durch 
Plangenehmigung genehmigt worden ist, bei der 
Europäischen Gemeinschaft notifiziert werden muß, 
weil jedenfalls das Plangenehmigungsverfahren eine 
nach der Richtlinie vorgeschriebene Öffentlichkeits- 
beteiligung nicht vorsieht. 

Da es sich hierbei ausnahmslos um Fälle von nur 
örtlicher Bedeutung handelt, stimmen beide nach 
dem von der Gemeinschaft anerkannten Subsidiari- 
tätsprinzip darin überein, daß Genehmigungen dieser 
Art der nationalen Entscheidung überlassen bleiben 
sollten. Insoweit ist eine Änderung der EG -Richtlinie 
anzustreben. " 
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Zu Nummer 9 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36b Abs. 4 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2d 
[§ 17 Abs. 2a FStrG], Artikel 3 
Nr. 3b [§ 14 Abs. lc WaStrG], 
Artikel 4 Nr. 1 d [§ 8 Abs. 4 LuftVG], 
Artikel 5 Nr. Id [§ 28 Abs. 2a 
PBefG]) 


Nach Artikel 2 Abs. 3 Satz 1 der UVP-Richtlinie 
(85/337/EWG) können die Mitgliedstaaten „in Aus- 
nahmefällen " von der Durchführung einer UVP für ein 
Projekt ganz oder teilweise absehen. 

In diesen Fällen müssen die Mitgliedstaaten u. a. nach 
Artikel 2 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe c der Richtlinie die 
Kommission vor Erteilung der Genehmigung über die 
Gründe für die Gewährung dieser Ausnahme unter- 
richten. Nach Artikel 2 Abs. 3 Satz 4 der Richtlinie muß 
die Kommission dem Rat jährlich über die Anwen- 
dung der Ausnahmeklausel Bericht erstatten. 

Für die Notifizierungspflicht der Mitgliedstaaten sind 
Erheblichkeit bzw. Unerheblichkeit von Umweltaus- 
wirkungen oder die Drittbetroffenheit ohne Bedeu- 
tung. Die Notifizierungspflicht besteht auch dann, 
wenn im Einzelfall von einem UVP-pflichtigen Vorha- 
ben möglicherweise keine erheblichen Umweltaus- 
wirkungen ausgehen und Dritte nicht betroffen 
sind. 


Zu Nummer 10 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36 d Abs. 1 
und 2 BundesbahnG], Artikel 2 
Nr. 2e [§ 17 Abs. 3b und 4 FStrG], 
Artikel 3 Nr. 4 [§ 17 Nr. 1 und 5 
WaStrG], Artikel 4 Nr. 3b [§ 10 
Abs. 2 und 4 LuftVG], Artikel 5 
Nr. 3b [§ 29 Abs. la und 4 PBefG]) 


Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 11 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36d 

BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2e 
[§ 17 Abs. 3c FStrG], Artikel 3 
Nr. 4 [§ 17 WaStrG], Artikel 4 
Nr. 3b [§ 10 Abs. 2 LuftVG], 
Artikel 5 Nr. 3b [§ 29 Abs. la 
PBefG]) 


Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 12 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36 d Abs. 1 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2e 
[§ 17 Abs. 3c FStrG], Artikel 3 
Nr. 4 [§ 17 Nr. 4 WaStrG], Artikel 4 
Nr. 3b [§ 10 Abs. 2 LuftVG], 

Artikel 5 Nr. 3b [§ 29 Abs. la 
PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Rege- 
lung stellt es in das Ermessen der Behörde, ob in den 
Fällen, in denen es sich um eine bloße Änderung eines 
Verkehrsweges handelt, je nach den Umständen des 
Einzelfalles zusätzlich zu der Möglichkeit, schriftlich 
Einwendungen gegen den Plan zu erheben, ein 
besonderer Erörterungstermin durehgeführt werden 
soll. Der Verzicht auf einen Erörterungstermin wird 
insbesondere dann in Betracht kommen, wenn abseh- 
bar ist, daß mündlich keine weiteren der Verwaltung 
nicht bereits bekannten Tatsachen und Auffassungen 
übermittelt werden. 

Die Bundesregierung hält unter dem Gesichtspunkt 
der Verfahrensbeschleunigung eine von § 9 Abs. 1 des 
UVPG abweichende Regelung für gerechtfertigt. 

Um diese Abweichung zu verdeutlichen, sollten die 
betreffenden Vorschriften folgende Fassung erhal- 
ten: 

— Artikel 1 Nr. 2 (§ 36 d Abs. 1 Nr. 4 Bundes- 
bahnG) 

„Bei der Änderung eines Schienenweges oder der 
dazu gehörenden Anlagen kann von einer Erörte- 
rung im Sinne von § 73 Abs. 6 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes und von § 9 Abs. 1 Satz 2 des 
UVPG abgesehen werden. § 9 Abs. 3 Nr. 3 des 
UVPG gilt entsprechend. " 

— Artikel 2 Nr. 2e (§ 17 Abs. 3 c Satz 2 FStrG) 

„Bei der Änderung einer Bundesfemstraße kann 
von einer Erörterung im Sinne von § 73 Abs. 6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und der entspre- 
chenden landesrechtlichen Bestimmungen und 
von § 9 Abs. 1 Satz 2 des UVPG abgesehen werden. 
§ 9 Abs. 3 Nr. 3 des UVPG gilt entspre- 
chend; 

— Artikel 3 Nr. 4 (§ 17 Nr. 4 WaStrG) 

„Bei dem Ausbau einer Bundeswasserstraße kann 
von einer Erörterung im Sinne von § 73 Abs. 6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9 Abs. 1 
Satz 2 des UVPG abgesehen werden. § 9 Abs. 3 
Nr. 3 des UVPG gilt entsprechend." 

— Artikel 4 Nr. 3 b (§ 10 Abs. 2 Nr. 5 Satz 1 
LuftVG) 

„Bei der Änderung eines Flughafens oder eines 
Landeplatzes mit beschränktem Bauschutzbereich 
nach § 17 kann von einer Erörterung im Sinne von 
§ 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
und § 9 Abs. 1 Satz 2 des UVPG abgesehen werden. 
§ 9 Abs. 3 Nr. 3 des UVPG gilt entsprechend. " 
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— Artikel 5 Nr. 3 b (§ 29 Abs. la Nr. 5 Satz 1 
PBefG) 

„Bei der Änderung einer Betriebsanlage für Stra- 
ßenbahnen kann von einer Erörterung im Sinne 
von § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes und § 9 Abs. 1 Satz 2 des UVPG abgesehen 
werden. § 9 Abs. 3 Nr. 3 des UVPG gilt entspre- 
chend." 


Zu Nummer 13 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36 d Abs. 4 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2g 
[§ 17 Abs. 6a FStrG], Artikel 3 
Nr. 5b [§ 19 Abs. 2 WaStrG], 

Artikel 4 Nr. 3d [§ 10 Abs. 6 
LuftVG], Artikel 5 Nr. 3c [§ 29 
Abs. 6 PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nur zum Teil zu. 

Eine Umkehrung des Regel- Ausnahme- Verhältnisses 
der auf schieb enden Wirkung zum Sofortvollzug ist 
nach Auffassung der Bundesregierung dort gerecht- 
fertigt, wo der Deutsche Bundestag durch eine gesetz- 
geberische Entscheidung bereits die zeitliche Dring- 
lichkeit von Verkehrswegevorhaben geprüft und fest- 
gestellt hat. Das ist für solche Bundesfemstraßenvor- 
haben der Fall, für die nach dem Femstraßenausbau- 
gesetz der vordringliche Bedarf festgestellt ist. 

Die Bundesregierung stimmt deshalb der Stellung- 
nahme des Bundesrates zu Nummer 13 Buchstabe b 
mit der Maßgabe zu, daß in Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe g 
(§ 17 Abs. 6a Satz 1 FStrG) nach dem Wort „Bundes- 
femstraßen" die Worte „ , für die nach dem Femstra- 
ßenausbaugesetz vordringlicher Bedarf festgestellt 
ist, " eingefügt werden. 

Im übrigen wird dem Vorschlag des Bundesrates nicht 
zugestimmt. Die Bundesregierung ist jedoch der Auf- 
fassung, daß eine gleiche Regelung für die Schienen- 
wege der Deutschen Bundesbahn herbeigeführt wer- 
den sollte, wenn eine dem Femstraßenausbaugesetz 
vergleichbare Feststellung des vordringlichen Be- 
darfs auch für Schienenwege Gesetz wird. 


Zu Nummer 14 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36 d Abs. 4 
und 5 BundesbahnG], Artikel 2 
Nr. 2g [§ 17 Abs. 6a und 6b 
FStrG], Artikel 3 Nr. 5b [§ 19 
Abs. 2 und 3 WaStrG], Artikel 4 
Nr. 3d [§ 10 Abs. 6 und 7 LuftVG], 
Artikel 5 Nr. 3 c [§ 29 Abs. 6 und 7 
PBefG]) 

Die Bundesregierung hat die Anregungen des Bun- 
desrats geprüft. 

Sie hält die Aufnahme eines Hinweises auf § 58 VwGO 
im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Kläger, 
die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel innerhalb einer Frist von sechs Wochen 


anzugeben, für entbehrlich. Das Erfordernis einer 
Belehrung ergibt sich insoweit bereits aus dem in 
Bezug genommenen § 87 b Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
VwGO. 

Die Bundesregierung stimmt der Anregung, eine 
ausdrückliche Verpflichtung zur Belehrung über den 
Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO einzuführen, zu. 
Nach § 36 d Abs. 4 Satz 1 BundesbahnG, § 19 Abs. 2 
Satz 1 WaStrG, § 10 Abs. 6 Satz 1 LuftVG und § 29 
Abs. 6 Satz 2 PBefG sollte deshalb folgender Satz 2 
bzw. 3 eingefügt werden: 

„Darauf ist in der Anordnung der sofortigen Vollzie- 
hung hinzuweisen; § 58 der Verwaltungsgerichtsord- 
nung gilt entsprechend. “ 


Zu Nummer 15 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36d Abs. 5 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 2g 
[§ 17 Abs. 6b FStrG], Artikel 3 
Nr. 5b [§ 19 Abs. 3 WaStrG], 

Artikel 4 Nr. 3d [§ 10 Abs. 7 
LuftVG], Artikel 5 Nr. 3c [§ 29 
Abs. 7 PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 16 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36 d Abs. 6 
Satz 2 BundesbahnG], Artikel 2 
Nr. 2g [§ 17 Abs. 6c Satz 2 FStrG], 
Artikel 3 Nr. 5b [§ 19 Abs. 4 Satz 2 
WaStrG], Artikel 4 Nr. 3d [§ 10 
Abs. 8 Satz 2 LuftVG], Artikel 5 
Nr. 3c [§ 29 Abs. 8 Satz 2 PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 17 (Zu Artikel 1 Nr, 2 [§ 36e Abs. 1 
BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 3a 
[§ 18f Abs. 1 FStrG], Artikel 3 Nr, 6 
[§ 20 Abs. 1 WaStrG], Artikel 4 
Nr. 4 [§ 27 e Abs. 1 LuftVG], 

Artikel 5 Nr. 4 [§ 29a Abs. 1 
PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 18 (Zu Artikel 1 Nr. 2 [§ 36e 

BundesbahnG], Artikel 2 Nr. 3 
[§ 18 f FStrG], Artikel 3 Nr. 6 [§ 20 
WaStrG], Artikel 4 Nr. 4 [§ 27 e 
Abs. 7 — neu — LuftVG], Artikel 5 
Nr. 4 [§ 29a Abs. 7 — neu — 
PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 
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Zu Nummer 19 (Zu Artikel 1 Nr. 4 [§ 49 
BundesbahnG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 

Die bisherige Form der Beteiligung der Länder an 
Planungen für Eisenbahnvorhaben soll bis zu einer 
Neuregelung im Rahmen der Bahnstrukturreform bei- 
behalten werden. 


Zu Nummer 20 (Zu Artikel 2 vor Nummer 1 [§ 9 
Abs. 10 FStrG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 21 (Zu Artikel 2 Nr. 1 [§ 16 Abs. 1, 2 
und 3 FStrG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung des § 16 Abs. 1 und 2 FStrG nicht zu. 

Bei der über die Landesgrenzen hinausreichenden 
Bedeutung der Bundesfemstraßen kann die generelle 
Planung und Linienführung nicht den Landesbehör- 
den überlassen bleiben; es bedarf einer überregiona- 
len Koordinierung durch den Bund (BVerwG, Urteil 
vom 26. Juni 1981 — 4 C 5.78 — BVerwGE 62, 342 m. 
Nachweisen). Diese Feststellung gilt vor allem für 
Vorhaben von bundesweiter und europäischer Be- 
deutung, also in erster Linie für Bundesautobahnen, 
aber auch für Bundesstraßen, denen eine derartige 
Bedeutung beizumessen ist. Im Interesse der zügigen 
Abwicklung des weiträumigen Verkehrs hegt insbe- 
sondere eine als Vorgabe für die spätere Trassierung 
gestreckte Linienführung, die zugleich umweltpoli- 
tisch relevant ist, weil sie zur Verminderung des 
Kraftstoffverbrauchs und des damit verbundenen 
Schadstof fausstoßes beiträgt. Weder der die Länder- 
grenzen überschreitenden Planung selbst noch den 
sonstigen Belangen des Bundes als Träger der Stra- 
ßenbaulast kann in den anderen Planungsstufen hin- 
reichend Geltung verschafft werden. Der Bundesver- 
kehrswegeplan und der Bedarfsplan für die Bundes- 
femstraßen sind hierfür wegen ihres noch groben 
Maßstabes zu generell. Im Bedarfsplan ist ausdrück- 
lich vermerkt, daß die Linienbestimmung imberührt 
bleibt. In den nachfolgenden Planungsstufen sind 
Abstimmungen zwischen dem Bund und den an der 
Planung beteiligten Ländern zur wirksamen Koordi- 
nierung der Belange unzureichend, dazu arbeitsauf- 
wendig und planungsverzögemd; der Sache nach 
erfordern der überregionale Planungszusammenhang 
und damit verbundene sonstige Bundesbelange ein- 
schließlich der finanziellen und haushaltspolitischen 
Auswirkungen eine eigene Entscheidung des Bundes 
durch den Bundesminister für Verkehr als Fachres- 
sort. Es handelt sich dabei weder um eine Doppelprü- 
fung noch kann die Linienbestimmung durch das 
Raumordnungsverfahren ersetzt werden. 

Deshalb ist eine Linienbestimmung für Bundesauto- 
bahnen unverzichtbar. Ob eine Linienbestimmung für 


Bundesstraßen stattfindet, sollte im Einzelfall von 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen abhängig sein. Eine 
Linienbestimmung für Bundesstraßen ist auch dann 
geboten, wenn eines der beteiligten Länder sie für 
erforderlich hält und vom Bundesminister für Verkehr 
verlangt. 

Der vorgeschlagenen Änderung des § 16 Abs. 3 Satz 3 
FStrG stimmt die Bundesregierung nur zum Teil zu: 
Nach der raumordnerischen Leitvorstellung in § 1 
Abs. 4 Raumordnungsgesetz soll sich die Ordnung der 
Teilräume in die Ordnung des Gesamtraumes einfü- 
gen. Die Raumordnungsklausel des geltenden § 16 
Abs. 2 Satz 3 FStrG (künftig: § 16 Abs. 3 Satz 3 FStrG) 
ist eine Konkretisierung dieses Leitgedankens für 
Bundesfemstraßenplanungen als Ausfluß der Bun- 
desraumordnung. Der Vorrang der Bundesplanung ist 
durch das Raumordnungsgesetz inhaltlich sachge- 
recht gestaltet: Die Ziele und Grundsätze der Raum- 
ordnung sind zu beachten. Die Beschränkung des 
Vorrangs auf abgestimmte Bundesplanungen würde 
seiner Aufhebung gleichkommen und damit zugleich 
den Leitvorstellungen der Raumordnung widerspre- 
chen. 

§ 16 FStrG sollte deshalb folgenden Wortlaut erhal- 
ten; 

-5 16 

Planungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt im 
Benehmen mit den Landesplanungsbehörden der 
beteiligten Länder die Planung und Linienführung der 
Bundesautobahnen; bei Bundesstraßen kann er die 
Linie bestimmen, wenn er es für zweckmäßig hält oder 
eines der beteiligten Länder es verlangt. Dies gilt nicht 
für den Neubau von Ortsumgehungen. Eine Ortsum- 
gehung ist der Teil einer Bundesstraße, der der 
Beseitigung einer Ortsdurchfahrt dient. 

(2) Bei der Bestimmung der Linienführung sind die 
von dem Vorhaben berührten öffentlichen und priva- 
ten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

(3) Wenn Ortsplanungen oder Landesplanungen 
die Änderung bestehender oder die Schaffung neuer 
Bundesfemstraßen zur Folge haben können, ist die 
Straßenbaubehörde zu beteiligen. Sie hat die Belange 
der Bundesfemstraßen in dem Verfahren zu vertreten. 
Bundesplanungen haben Vorrang vor Orts- und Lan- 
desplanungen. u 

Folgeänderungen im UVPG ergeben sich nicht. 

Zu Nummer 22 (Zu Artikel 2 nach Nummer 1 
[§ 16a Abs. 2 FStrG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 

Zu Nummer 23 (Zu Artikel 2 Nr. 2b [§ 17 Abs. la 
FStrG], Artikel 4 Nr. lb [§ 8 Abs. 2 
LuftVG], Artikel 5 Nr. lb [§ 28 
Abs. laPBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 
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Zu Nummer 24 (Zu Artikel 2 Nr. 2e [§ 17 Abs. 3 a 
FStrG], Artikel 4 Nr. 3b [§ 10 
Abs. 2 Nr. 1 LuftVG], Artikel 5 
Nr. 3b [§ 29 Abs. la Nr. 1 PBefG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 25 (Zu Artikel 3 Nr. 2 [§ 13 Abs. 1 
Satz 2 WaStrG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 26 (Zu Artikel 4 Nr. 1 c [§ 8 Abs. 3 
Satz 1 LuftVG]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 

Darüber hinaus sollte auch § 8 Abs. 3 Satz 2 LuftVG an 
die entsprechenden Formulierungen des § 36b Abs. 3 
BundesbahnG, § 17 Abs. 2 FStrG und § 14 Abs. lb 
WaStrG angeglichen werden und folgenden Wortlaut 
erhalten: 

„Fälle unwesentlicher Bedeutung liegen insbeson- 
dere vor, wenn unmittelbar durch die geänderte oder 
erweiterte Anlage 

1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder 
die erforderlichen behördlichen Entscheidungen 
vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen 
und 

2. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit 
den vom Plan Betroffenen entsprechende Verein- 
barungen getroffen werden. " 


Zu Nummer 27 (Zu Artikel 4 Nr. 1 d [§ 8 Abs. 6 
LuftVG]) 

Die Bundesregierung stimmt der Anregung des Bun- 
desrats zu. 

§ 8 Abs. 6 Satz 2 LuftVG sollte folgende Fassung 
erhalten: 

„Die Genehmigungsurkunde muß darüber hinaus die 
für die entsprechende Flugplatzart vorgeschriebenen 
Angaben enthalten (§42 Abs. 2, § 52 Abs. 2, § 57 Abs. 2 
der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung). M 


Zu Nummer 28 (Zu Artikel 7 

[Raumor dnungs ges etz ] ) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung mit der Maßgabe zu, daß die in Artikel 4 


Nr. 3 des Entwurfs des Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetzes (Drucksache 12/3944) vorge- 
sehene Änderung des § 6a des Raumordnungsgeset- 
zes, die Artikel 7 entspricht, Gesetz wird. 


Zu Nummer 29 (Zu Artikel 8 Nr. 3 [§ 48 Abs. 1 
Nr. 9 VwGO]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 30 (Zu Artikel 9 Nr. 1 [§ 3 Abs. 5 
Verkehrswegeplanungs- 
beschleunigungsgesetz]) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 31 (Zu Artikel 9 Nr. 1 [§ 5 Abs. 3 
V erkehr s we geplanungs - 
beschleunigungsgesetz] ) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Zu Nummer 32 (Zu Artikel 9 Nr. 2 [§ 9 
Verkehrswegeplanungs- 
bes chleunigungs ges etz ] ) 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung zu. 


Auswirkungen auf die Preise 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen 
führen, soweit ihnen die Bundesregierung zustimmt, 
zu keiner Veränderung der im Regierungsentwurf 
enthaltenen Kostenaussage. Wegen der weiteren vor- 
gesehenen Erleichterungen und Beschleunigungen 
der Planung sind Preissteigerungen nicht zu erwarten,- 
die damit verbundene kostenmäßige Entlastung kann 
sich im Gegenteil preis senkend, zumindest aber preis- 
stabilisierend auswirken; insgesamt sind Auswirkun- 
gen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Ver- 
braucherpreisniveau, nicht zu erwarten. 
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